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Suministros 



C/ÍSLES ELEC. Y EQ. P/GENERAR Y 
DISTRIBUIR ELECTRICIDAD 



Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por el 
Decreto N° 1600/2002. 

Monto estimado: $ 900.000. 

Tipo: Licitación Privada 

Clase: De Etapa Única Nacional e Internacional 

Ver detalles en internet <http://www.argentina 
compra.gov.ar> 

e. 28/08/2007 N° 24.058 v. 29/08/2007 



TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR 
LICITACIÓN CN-863-07-FC 

OBJETO: Compra de repuestos para turbina 
Hisp. Suiza. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por el 
Decreto N° 1660/2002. 

Monto estimado: $ 850.000. 

Tipo: Licitación Privada 

Clase: De Etapa Única Nacional e Internacional. 

Ver detalles en internet <http://www.argentina 
compra.gov.ar> 

e. 27/08/2007 N° 24.082 v. 28/08/2007 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA 

ROSARIO 

LICITACIÓN PUBLICAN "41/2007 

Expediente N ° 254455/07 

OBJETO: Provisión de equipos de visualiza- 
ción por sonda de fibra óptica articulada, confi- 
guración, puesta a prueba y posterior capacita- 
ción. 

Retiro o adquisición de pliegos: Sección Admi- 
nistrativa y Financiera - Dirección Regional Adua- 
nera Rosario (Alvear 1 49, 2 ° Piso, 2000 - Rosario, 
Sta. Fe). Días hábiles administrativos de 08.30 a 
15.00 hs. Hasta el 10/09/07. 

Costo del pliego: Sin valor comercial. 

Consulta de pliegos: Sección Administrativa y Fi- 
nanciera- Dirección Regional Aduanera Rosario (Al- 
vear 149, 2° Piso, 2000 - Rosario, Sta. Fe). Días 
hábiles administrativos, de 08.30 hs. a 15.00 hs. 

Presentación de ofertas: Sección Administrativa 
y Financiera- Dirección Regional Aduanera Rosa- 
rio (Alvear 149, 2° Piso, 2000 - Rosario, Sta. Fe). 
Todos los días hábiles Administrativos de 08.30 hs. 
a 15.30 hs. Hasta las 11.45 hs. del día de la aper- 
tura. 

Acto de apertura: Sección Administrativa y Finan- 
ciera - Dirección Regional Aduanera Rosario (Al- 
vear 149, 2° Piso, 2000 - Rosario, Sta. Fe). El día 
11/09/07, a las 12.00 hs. 

e. 28/08/2007 N° 554.959 v. 29/08/2007 



Acto de apertura: Sección Administrativa y Finan- 
ciera - Dirección Regional Aduanera Rosario (Al- 
vear 149, 2° Piso, 2000 - Rosario, Sta. Fe). El día 
10/09/07, a las 12.00 hs. 

e. 28/08/2007 N° 554.961 v. 29/08/2007 



TRANSPORTADORA DE GAS 
DEL NORTE S.A. (TGN) 
LICITACIÓN N° LEC 44490 

OBJETO: Provisión de repuestos compatibles 
para turbina Solar. 

Contrataciones sujetas al Régimen de Compre 
Trabajo Argentino Ley 25.551 y Dec. 1600/2002. 

Monto estimado: $ 1 20.000,- 

Consulta de pliego: Depto. de Compras (Tel.: 
4008-2184). 

Ver detalle contrataciones: www.argentina 
compra. gov.ar 

Tipo: Licitación Privada 

Clase: Llamado Nacional/Internacional 

Modalidad: Sin Modalidad. 

e. 28/08/2007 N ° 555.01 9 v. 29/08/2007 



EDESUR S.A. 

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 

N ° 3505 

ETAPA MÚLTIPLE 

OBJETO: L.P. N ° 3505 - Interruptor de alta ten- 
sión. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por el 
Decreto N° 1600/2002 y demás normas comple- 
mentarias y aclaratorias. 

Monto estimado: L.P. 3505 $ 170.000. 

Valor del pliego: $ 170. 

Para mayor información remitirse al sitio web: 
www.argentinacompra.gov.ar 

e. 28/08/2007 N° 24.095 v. 29/08/2007 



EFECTOS VARIOS 



EN AR SA 

ENERGÍA ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
E INTERNACIONAL N 2 003/2007 
CIRCULAR SIN CONSULTA N 2 01/2007 

Prorrógase por 10 días corridos el plazo para la 
presentación de ofertas y el acto de apertura del 
Sobre N°1. Asimismo, se prorrogan en los térmi- 
nos del Pliego todos los plazos ligados al acto de 
apertura del Sobre N ° 1 . 

e. 24/08/2007 N° 24.045 v. 07/09/2007 



TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR 
LICITACIÓN CN-866-07-FC 

OBJETO: Compra de repuestos para equipos 
Nuovo Pignone. 



TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR 
LICITACIÓN CN-868-07-FC 

OBJETO: Compra de repuestos para Turbinas 
Fiat. 



Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por el 
Decreto N° 1600/2002. 

Monto estimado: $ 200.000. 

Tipo: Licitación Privada 

Clase: De Etapa Única Nacional e Internacional 

Ver detalles en internet <http://www.argentina 
compra.gov.ar> 

e. 28/08/2007 N° 24. 120 v. 29/08/2007 



TRANSPORTADORA DE GAS 
DEL NORTE S.A. (TGN) 
LICITACIÓN N° ARL 44474 

OBJETO: Adquisición de repuestos compa- 
tibles para Motogeneradores Clark ya insta- 
lados en Plantas Compresoras de Gas Natu- 
ral. 

Contrataciones sujetas al Régimen de Com- 
pre Trabajo Argentino Ley 25.551 y Dec. 1600/ 
2002. 

Monto estimado: u$s 208.000.- 

Consulta de pliegos: Depto. de Compras (Tel.: 
4008-2184). 

Ver detalle contrataciones: www.argentin 
acompra.gov.ar 

Tipo: Licitación Privada 

Clase: Llamado Nacional/Internacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

e. 27/08/2007 N ° 554.896 v. 28/08/2007 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA 

ROSARIO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 40/2007 

Expediente N ° 254455/07 

OBJETO: Provisión de equipos portátiles de 
medición de densidad, configuración, puesta a 
prueba y posterior capacitación. 

Retiro o adquisición de pliegos: Sección Admi- 
nistrativa y Financiera - Dirección Regional Adua- 
nera Rosario (Alvear 1 49, 2 ° Piso, 2000 - Rosario, 
Sta. Fe). Días hábiles administrativos de 08.30 a 
15.00 hs. Hasta el 07/09/07. 

Costo del pliego: Sin valor comercial. 

Consulta de pliegos: Sección Administrativa y Fi- 
nanciera-Dirección Regional Aduanera Rosario (Al- 
vear 149, 2 o Piso, 2000 - Rosario, Sta. Fe). Días 
hábiles administrativos, de 08.30 hs. a 15.00 hs. 

Presentación de ofertas: Sección Administrativa 
y Financiera- Dirección Regional Aduanera Rosa- 
rio (Alvear 149, 2 o Piso, 2000 - Rosario, Sta. Fe). 
Todos los días hábiles Administrativos de 08.30 hs. 
a 1 5.30 hs. Hasta las 1 1 .45 hs. del día la apertura. 



PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN 

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 

DR. CARLOS ALBERTO ZANNINI 

Secretario 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
DR. JORGE EDUARDO FEIJ0Ó 

Director Nacional 



COMISIÓN NACIONAL DE 
ACTIVIDADES ESPACIALES 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
LICITACIÓN PUBLICA 24/2007 
Expediente N° 31/07 

OBJETO: Por la construcción, instalación y 
caracterización de comes reflector triédicos. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

La presente Licitación corresponde al PRO- 
YECTO SAOCOM, el cual financia parcialmente 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a tra- 
vés del Programa de Desarrollo de Sistema Sa- 
telital y Aplicaciones Basadas en Observaciones 
Terrestres, PROSAT-BID Préstamo N° 1777/OC- 
AR. 

Consulta y adquisición de pliegos: Unidad de 
Abastecimiento, Av. Paseo Colón 751 , 3 o Piso, CP 
(1063) Capital Federal. Tel.: 011-4331-0074 (203/ 
271/401/405). De lunes a viernes de 10 a 13 y de 
15a17hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin 
de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acce- 
so Directo "Contrataciones Vigentes". 

Costo del pliego: Pesos cincuenta ($ 50.-). 



www. boletinof icial . gov. ar 

e-mail: dnro@boletinoficial. gov.ar 

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 
N° 538.103 

DOMICILIO LEGAL 
Suipacha767-C1008AAO 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel. y Fax 4322-4055 y líneas rotativas 



Martes 28 de agosto de 2007 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 31.226 



Acto de apertura: Unidad de Abastecimiento, Av. 
Paseo Colón 751 , 3 o Piso, CP (1 063) Capital Fede- 
ral. Tel.: 011-4331-0074 (203/271/401/405). 18 de 
septiembre de 2007 - 1 1 .00 hs. 

e. 27/08/2007 N°555.123 v. 28/08/2007 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 26/2007 

(SDG SIT) 

Expediente N° 256.046/04 

OBJETO: Herramientas de Testing. 



Lugar de apertura: Subdirección General de Sis- 
temas y Telecomunicaciones, División Administra- 
ción de Recursos. 

Domicilio de apertura: Hipólito Yrigoyen 370, Piso 
6 - Oficina 6023. 

Fecha de apertura: 25 de septiembre de 2007. 

Horario de apertura: 1 1 .00 hs. 

Valor del pliego: $ 500 (quinientos pesos). 

Lugar de consultas y retiro de pliegos: Subdirec- 
ción General de Sistemas y Telecomunicaciones, 
División Administración de Recursos. 

Teléfono/Fax: 01 1 -4347 2238/ Fax 01 1 -4347 31 23. 

Domicilio de compras: Hipólito Yrigoyen 370, Piso 
6 -Oficina 6039. 
Página Web: www.afip.gov.ar 

Días y horarios: Lunes a viernes de 10.00 a 
15.30 hs. 

Observaciones: 

Apertura prevista para 05/09/07 se prorroga al 25/ 
09/07. 

Período de consultas por escrito hasta 06/09/07. 

Retiro de pliegos hasta 24/09/07. 

e. 28/08/2007 N ° 555.21 3 v. 28/08/2007 



EQ. PROC. AUTOMÁTICO DE DATOS, SOFT., 
SUM.Y EQ. APOYO 



TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR 
LICITACIÓN N° CN-865-07-PS 

OBJETO: Compra de Licencias de Software 
tipo SAP. 



Contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo 
Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por el 
Decreto N° 1660/2002. 

Monto estimado: $ 1 .000.000. 

Tipo: Licitación Privada 

Clase: De Etapa Única Nacional e Internacional. 

Ver detalles en internet <http://www.argentina 
compra.gov.ar> 

e. 27/08/2007 N° 24.057 v. 28/08/2007 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 47/2007 

(SDG SIT) 

Expediente N° 253.21 4/07 

OBJETO: Adquisición de dispositivos para 
la captura de imágenes digitales del tipo WEB- 
CAN. 



Lugar de apertura: Subdirección General de Sis- 
temas y Telecomunicaciones, División Administra- 
ción de Recursos. 

Domicilio de apertura: Hipólito Yrigoyen 370, Piso 
6 - Oficina 6023. 

Fecha de apertura: 21 de septiembre de 2007. 

Horario de apertura: 1 1 .00 hs. 

Valor del pliego: Sin costo 

Lugar de consultas y retiro de pliegos: Subdirec- 
ción General de Sistemas y Telecomunicaciones, 
División Administración de Recursos. 

Teléfono/Fax: 01 1 -4347 2238/ Fax 01 1 -4347 31 23. 

Domicilio de compras: Hipólito Yrigoyen 370, Piso 
6 -Oficina 6039. 
Página Web: www.afip.gov.ar 

Días y horarios: Lunes a viernes de 10.00 a 
15.30 hs. 

Observaciones: 

Período de consultas por escrito hasta 12/09/07. 

Retiro de pliegos hasta 20/09/07. 

e. 27/08/2007 N°555.172 v. 28/08/2007 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N° 17.258 

OBJETO: Adquisición de Hardware y Software 
para Subsistema de Producción CX600 y Sub- 
sistema de Contingencia CX 400. 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: Flo- 
rida 302, 7mo. Piso - Compras, Ciudad de Buenos 
Aires. De 10 a 15 hs. 
Tel/Fax: 4329-8809/10/11 
E-Mail: mkon@bancociudad.com. ar 
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
Valor del pliego de condiciones: $ 170.- (Pesos: 
Ciento setenta). 

Lugar de presentación de las ofertas: Florida 302, 
7mo. Piso - Compras, Ciudad de Buenos Aires. 
Apertura: 14/09/2007 a las 12.00 hs. 

e. 28/08/2007 N ° 555.21 7 v. 03/09/2007 



INMUEBLES 



MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 44/2007 
Expediente N ° 024-99-81 079456-5-1 23 

POSTERGACIÓN DEL ACTO DE APERTURA 

OBJETO: Adquisición o locación de inmue- 
ble para Sede UDAI Bragado. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Lugar/Dirección: UDAI Bragado - Rivadavia840 
- Bragado, Provincia de Buenos Aires. 

Día y hora: El Acto de Apertura previsto para el 
día 28 de agosto de 2007 a las 11.00 hs. ha sido 
postergado para el día 21 de septiembre en el mis- 
mo horario. 

e. 28/08/2007 N° 555.277 v. 28/08/2007 



MUEBLES, ARTÍCULOS Y ÚTILES DE USO 
DOMESTICO 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N°INM-1 647 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública N° INM- 
1647, para los trabajos de "Provisión e instala- 
ción de instalaciones fijas, mobiliario y sillas" 
para el edificio sede de la Sucursal Lincoln (Bs. 
As.). 

La apertura de las propuestas se realizará el 1 7/ 
09/07 a las 1 2:30 hs. en el Área Compras y Contra- 
taciones - Departamento de Inmuebles - Bartolo- 
mé Mitre 326, 3 ° Piso, Oficina 31 1 - (1 036) - Capi- 
tal Federal. 

Compra y consulta de pliegos: En la citada De- 
pendencia, en la Sucursal Lincoln y en la Gerencia 
Zonal Junín. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el si- 
tio de la página Web del Banco de la Nación Argen- 
tina www.bna.com.ar 

Costo estimado: $ 118.600.- + IVA. 

Valor del pliego: $ 200.- 

e. 23/08/2007 N° 554.634 v. 28/08/2007 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N ° INM-1 646 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública N° INM- 
1646, para los trabajos de "Provisión de instala- 
ciones fijas y mobiliario general" para el edifi- 
cio sede de la Sucursal Jesús María (Cba.). 

La apertura de las propuestas se realizará el 
1 3/09/07 a las 1 2:30 hs. en el Área Compras y Con- 
trataciones - Departamento de Inmuebles - Barto- 
lomé Mitre 326, 3 ° Piso, Oficina 31 1 - (1 036) - Ca- 
pital Federal. 

Compra y consulta de pliegos: En la citada De- 
pendencia, en la Sucursal Jesús María y en la Ge- 
rencia Zonal Villa Carlos Paz. 



Asimismo pueden efectuarse consultas en el si- 
tio de la página Web del Banco de la Nación Argen- 
tina www.bna.com.ar 

Costo estimado: $ 130.000.- + IVA. 

Valor del pliego: $200.- 

e. 23/08/2007 N° 554.635 v. 28/08/2007 



VESTUARIO, EQUIPOS INDIVIDUALES, 
DISTINTIVOS 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
RECURSOS MATERIALES 
LICITACIÓN PUBLICA N°CDB-783 

OBJETO: Adquisición de indumentaria para 
personal servicios-maestranza. 

Venta de pliegos: Depto. Compra de Bienes, Bmé. 
Mitre 326, 3er. Piso - Local 31 - Capital Federal, 
en el horario de 10 a 15 hs. 

Lugar de presentación de ofertas: Depto. Com- 
pra de Bienes, Bmé. Mitre 326, 3er. Piso - Local 
31 - Capital Federal, en el horario de 1 a 1 5 hs. 

Lugar y fecha de apertura: Depto. Compra de Bie- 
nes (Bmé. Mitre 326, 3er. Piso - Local 31 - Capi- 
tal Federal) el día 10.09.07 a las 11.00 horas. 

Pliego: $50,00. 

Página en Internet: www.bna.com.ar 

e. 27/08/2007 N ° 554.947 v. 30/08/2007 



Obras 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRA PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 73/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licita- 
ción Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra: Reacondicionamiento de la Calzada de la 
Presa Embalse Casa de Piedra, en Convenio entre 
la Dirección Nacional de Vialidad, el Ente Ejecutivo 
Presa Casa de Piedra y la Dirección Provincial de 
Vialidad de la Provincia de La Pampa. 

Tipo de Obra: Reconstrucción del paquete estruc- 
tural, bacheo de la calzada con mezcla bitumino- 
sa, imprimación reforzada en banquinas, microa- 
glomerado en frío y señalamiento horizontal. 

Presupuesto oficial: $ 1.482.210,00 al mes de 
mayo de 2007. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 1 4 de sep- 
tiembre de 2007 a partir de las 1 0.00 hs. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 1 4 de agosto 
de 2007. 

Plazo de obra: Cuatro (4) meses. 

Valor del pliego: $ 1.000,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Ac- 
tos) -D.N.V 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgeren- 

cia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca 

N ° 734/8 (1 067) Capital Federal - 3 o Piso - D.N.V. 

e. 14/08/2007 N° 553.929 v. 04/09/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 74/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licita- 
ción Pública Nacional la siguiente Obra: 



Obra: Demarcación Horizontal con Material Ter- 
moplástico Reflectante Aplicado por Pulverización 
y Extrusión en Rutas Nacionales de las Provincias 
de: Tucumán, Salta, Jujuy, San Juan, Catamarca y 
Entre Ríos. 

Tipo de Obra: Señalamiento horizontal de eje, bor- 
des, carriles y zona de sobrepasos prohibido, pin- 
tura acrílica, extrusión, línea vibrante, línea para llu- 
via, bandas óptico sonoras - imprimación - pulveri- 
zación. 

Presupuesto oficial: $ 34.870.000,00 al mes de 
abril de 2007. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 1 8 de sep- 
tiembre de 2007 a partir de las 1 0.00 hs. 

Fecha de venta del pliego: Apartir del 21 de agosto 
de 2007. 

Plazo de obra: Veintidós (22) meses. 

Valor del pliego: $6.974,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 734/ 
8 ( 1 067) Capital Federal , Planta Baja (Salón de Ac- 
tos) -D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgeren- 

cia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca 

N ° 734/8 (1 067) Capital Federal - 3 o Piso - D.N.V. 

e. 14/08/2007 N° 553.930 v. 04/09/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
PROYECTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
DE VIALIDAD NACIONAL 
PRÉSTAMO 7242-AR-B.I.R.F. 
LICITACIÓN PUBLICA N° 58/07 
Expediente N ° 5984-L-07 

La Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V), ha re- 
cibido del Banco Mundial el Préstamo 7242-AR para 
sufragar parcialmente el costo del Proyecto de Ges- 
tión de Activos de Vialidad Nacional y se prevé que 
parte de los fondos de este préstamo se ha de apli- 
car a pagos elegibles conforme al contrato, Licita- 
ción Pública N° 58/07, Expediente N°5984-L-07. 

Podrán participar en la Licitación todos los lici- 
tantes de los países que reúnan los requisitos de 
elegibilidad que se estipulan en las Normas: "Ad- 
quisiciones con Préstamo del BIRF y Créditos de la 
AIF". 

La Dirección Nacional de Vialidad invita a los lici- 
tantes elegibles a presentar ofertas cerradas para 
la ejecución del contrato de construcción de un puen- 
te sobre el A° Batelito en: 

Ruta Nacional N ° 1 2 - Provincia de Corrientes. 

Tramo: Límite con Entre Ríos - Goya. 

Sección: A° Batelito y Accesos. 

Garantía de oferta: Pesos veinticinco mil 
($ 25.000) con validez de ciento veinte (120) días 
corridos. 

Plazo de obra: 12 meses. 

Precio del pliego: Pesos mil doscientos ($ 1 .200). 

Recepción y apertura de ofertas: 2 de octubre de 
2007 a las 10.00 horas, en laAv. Pte. Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Los licitantes podrán adquirir los Documentos de 
Licitación a partir de las 10.00 horas del día 14 de 
agosto de 2007, en la Dirección Nacional de Viali- 
dad - Subgerencia de Servicios de Apoyo, Av. Pte. 
Julio A. Roca N ° 734/8, Piso 3 ° (1 067), Ciudad Au- 
tónoma de Buenos Aires, República Argenitna. 

Los licitantes que estén interesados podrán ob- 
tener información adicional en esa Dirección y revi- 
sar los documentos de licitación en la página web 
de la D.N.V. (www.vialidad.gov.ar) o de la Oficina 
Nacional de Contrataciones (www.onc.mecon. 
gov.ar). 

e. 16/08/2007 N° 554.248 v. 06/09/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
PROYECTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
DE VIALIDAD NACIONAL 
PRÉSTAMO 7242-AR-B.I.R.F. 
LICITACIÓN PUBLICA N° 74/2006 
Expediente N ° 5032-L-06 

La Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V), ha re- 
cibido del Banco Mundial el Préstamo 7242-AR para 
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sufragar parcialmente el costo del Proyecto de Ges- 
tión de Activos de Vialidad Nacional y se prevé que 
parte de los fondos de este préstamo se ha de apli- 
car a pagos elegibles conforme al contrato, Obra 
Puntual de Seguridad Vial Ruta Nacional N°95 - 
Provincia de Santa Fe - Tramo: Tostado - Villa Mi- 
netti- Sección: Intersección en Km. 777,10con Ruta 
Nacional N°98 - Licitación Pública N° 74/06 - Ex- 
pediente N°5032-L-06. 

Podrán participar en la Licitación todos los lici- 
tantes de los países que reúnan los requisitos de 
elegibilidad que se estipulan en las Normas: "Ad- 
quisiciones con Préstamo del BIRF y Créditos de la 
AIF". 

La Dirección Nacional de Vialidad invita a los lici- 
tantes elegibles a presentar ofertas cerradas para 
la ejecución del contrato de la Obra: 

Obra Puntual de Segundad Vial Ruta Nacional 
N ° 95 - Provincia de Santa Fe - Tramo: Tostado - 
Villa Minetti - Sección: Intersección en Km. 777,1 
con Ruta Nacional N°98. 

Garantía de oferta: Pesos cincuenta mil cuatro- 
cientos ($ 50.400,00) con validez de ciento veinte 
(120) días corridos a partir de la fecha de apertura. 

Plazo de obra: 6 meses. 

Precio del pliego: Pesos dos mil ($ 2.000,00). 

Recepción y apertura de ofertas: 11 de octubre 
de 2007 a las 10.00 horas, en la Av. Pte. Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V 

Los licitantes podrán adquirir los Documentos de 
Licitación a partir de las 10.00 horas del día 31 de 
agosto de 2007, en la Dirección Nacional de Viali- 
dad - Subgerencia de Servicios de Apoyo, Av. Pte. 
Julio A. Roca N ° 734/8, Piso 3 ° (1 067), Ciudad Au- 
tónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

Los licitantes que estén interesados podrán ob- 
tener información adicional en esa Dirección y revi- 
sar los documentos de licitación en la página web 
de la D.N.V. (www.vialidad.gov.ar) o de la Oficina 
Nacional de Contrataciones (www.onc.mecon. 
gov.ar). 

e. 17/08/2007 N° 554.461 v. 07/09/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

N e 01/2007 

DEL 3 o DISTRITO - TUCUMAN 

(LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 13.064) 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licita- 
ción Pública Nacional para contratación de la obra 
que se detalla: 

Tipo de Obra: Construcción de Alcantarilla Ba- 
dén sobre Río San Ignacio - Camino Vecinal en el 
ejido de la comuna de San Ignacio - Prov. de Tucu- 
mán. 

Presupuesto Oficial: $260.000,00 (Referido al 
mes de marzo de 2007). 

Plazo de obra: Cuatro (4) meses. 

Fecha de venta de pliegos: A partir del 1 4 de agos- 
to de 2007. 

Lugar de venta y consulta de pliegos: Avenida 
Mate de Luna N ° 1 975 - San Miguel de Tucumán - 
Sede del 3 o Distrito. 

Valor del pliego: $500,00. 

Lugar de apertura: Avenida Mate de Luna N ° 1 975 
- San Miguel de Tucumán (Salón de Actos) - Sede 
del 3 "Distrito. 

Fecha y hora de apertura: 18 de septiembre de 
2007- 10 (diez) horas. 

e. 17/08/2007 N° 554.462 v. 31/08/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
PROYECTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
DE VIALIDAD NACIONAL 
PRÉSTAMO 7473-AR-B.I.R.F. 
LICITACIÓN N° 75/2007 
Expediente N ° 7665-L-05 

Este llamado a licitación se emite como resulta- 
do del Aviso General de Adquisiciones que para este 
Proyecto ha sido publicado en el dg Market el 1 9 de 
julio de 2007. 

La Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V), ha re- 
cibido del Banco Mundial el Préstamo 7473-AR para 
sufragar parcialmente el costo del Proyecto de Ges- 



tión de Activos de Vialidad Nacional Fase II y se 
prevé que parte de los fondos de este préstamo se 
ha de aplicar a pagos elegibles conforme al contra- 
to Malla 307, Licitación N° 75/07, Expediente 
N°7665-L-05. 

Podrán participar en la Licitación todos los lici- 
tantes de los países que reúnan los requisitos de 
elegibilidad que se estipulan en las Normas: "Ad- 
quisiciones con Préstamo del BIRF y Créditos de la 
AIF". 

La Dirección Nacional de Vialidad invita a los lici- 
tantes elegibles a presentar ofertas cerradas para 
la ejecución del contrato de rehabilitación y mante- 
nimiento en una Malla de carreteras, que compren- 
de: 

Ruta Nacional N° 20 -Tramo: Acceso a Quines 
- Límite con San Juan. 

Ruta Nacional N°79 - Tramo: Quines - Límite 
con La Rioja. 

Longitud de la Malla: 1 87,76 Km. - Provincia de 
San Luis. 

Garantía de oferta: Pesos ochocientos cincuenta 
mil ($ 850.000) con validez de ciento veinte (120) 
días corridos. 

Plazo de obra: 60 meses. 

Precio del pliego: Pesos mil quinientos ($ 1 .500). 

Recepción y apertura de ofertas: 8 de octubre de 
2007 a las 1 1 .00 horas, en la Av. Pte. Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Los licitantes podrán adquirir los Documentos 
de Licitación a partir de las 1 0.00 horas del día 21 
de agosto de 2007, en la Dirección Nacional de 
Vialidad - Subgerencia de Servicios de Apoyo, Av. 
Pte. Julio A. RocaN°734/8, Piso 3 o (1067), Ciu- 
dad Autónoma de Buenos Aires, República Argen- 
tina. 

Los licitantes que estén interesados podrán ob- 
tener información adicional en esa Dirección y revi- 
sar los documentos de licitación en la página web 
de la D.N.V. (www.vialidad.gov.ar) o de la Oficina 
Nacional de Contrataciones (www.onc.mecon. 
gov.ar). 

e. 23/08/2007 N° 554.831 v. 12/09/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N e 64/2007 

PRORROGA DE LLAMADO A LICITACIÓN 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la 
prórroga del llamado a Licitación Pública Nacional 
de la siguiente Obra: 

Ruta Nacional N ° 3 - Provincia de Buenos Aires. 

Tramo: Km. 22,421 - Km. 28,142. 

Tipo de Obra: Proyecto y Construcción de Colec- 
toras y Obras Hidráulicas. 

Presupuesto oficial: Pesos cincuenta y dos millo- 
nes seiscientos mil ($ 52.600.000,00) al mes de ju- 
nio de 2007. 

Valor del pliego: Pesos diez mil quinientos veinte 
($10.520,00). 

Nueva fecha de apertura de ofertas: Se realizará 
el 28 de septiembre de 2007 a las 10.00 hs. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 734/ 
8 ( 1 067) Capital Federal , Planta Baja (Salón de Ac- 
tos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgeren- 
cia de Servicios de Apoyo -Avenida Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Capital Federal - 3 o Piso - D.N.V. 
e. 23/08/2007 N° 554.832 v. 29/08/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 

VIALIDAD NACIONAL 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

N° 139/2006 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licita- 
ción Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra Menor de Seguridad Vial 

Ruta Nacional N°34 - Provincia de Santiago del 
Estero - Tramo: Colonia Dora - Taboada - Sección: 
Travesía Urbana por la Ciudad de Lugones. 



Tipo de obra: Mejoras en la señalización vertical, 
ejecución de bandas ópticas sonoras, isletas cen- 
tral, marcas canalizadoras y semáforo de control 
de velocidad, obras de iluminación en la travesía, 
ejecución de dársenas para detención de ómnibus, 
construcción de refugios para pasajeros, en parte 
del sector intermedio separador de carriles en 800 
m. de longitud, señalización vertical y horizontal en 
el eje, y demarcación horizontal en sendas peato- 
nales, líneas de detención y velocidad máxima. 

Presupuesto Oficial: Pesos un millones cien mil 
($ 1 .1 00.000,00) al mes de Mayo de 2007. 

Valor del pliego: Pesos mil ($ 1 .000,00). 

Fecha de venta de pliegos: A partir del 24 de 
agosto de 2007. 

Apertura de ofertas: Se realizará el 28 de Sep- 
tiembre de 2007 a las 14:00 hs. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Ac- 
tos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgeren- 
cia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca 
N°734/8 (1067) Capital Federal - 3°Piso - D.N.V. 
e. 27/08/2007 N° 555. 129 v. 14/09/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 

VIALIDAD NACIONAL 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

N° 78/2007 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licita- 
ción Pública Nacional la siguiente Obra: 

Malla 401 B - provincia de Salta 

Ruta Nacional N°68 

Tramo: Talapampa - Río Ancho 

Ruta Nacional N°51 

Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Quijano 

Longitud: 109,45 km. 

Tipo de obra: Obras de Recuperación y Manteni- 
miento. 

Garantía de oferta: $ 797.81 0,00 

Apertura de ofertas: Se realizará el 3 de Octubre 
de 2007 a partir de las 1 0:00 hs. 

Fecha de venta del pliego: Apartir del 28 de agosto 
de 2007. 

Plazo de obra: Sesenta (60) meses. 

Valor del pliego: $5.000,00 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 734/ 
8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - P.B. 
(Salón de Actos) -D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgeren- 
cia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res -3 o Piso- D.N.V. 

e. 27/08/2007 N° 555.1 31 v. 14/09/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 25/2007 

AVISO PRORROGA DE LLAMADO 
A LICITACIÓN 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licita- 
ción Pública Nacional la siguiente Obra: 

Ruta Nacional N°38 - Provincia de Tucumán - 
Tramo: Río Marapa (J. B.AIberdi)- Principio de Au- 
topista, Sección II: Acceso a la Ciudad de Aguilares 
-Acceso a la Ciudad de Concepción (7,2 Km.) y 
Acceso por Ruta Provincial N°331 a la Ciudad de 
Aguilares (2,3 Km.). 

Tipo de Obra: Obra básica, pavimento, cruces ca- 
ñeros y puentes comprendido entre el Acceso a la 
Ciudad de Aguilares y el Acceso a la Ciudad de Con- 
cepción pavimentación del Acceso a Aguilares por 
la Ruta Provincial N°331, intersección rotatoria en 
Empalme Ruta Provincial N°331 y Ruta Nacional 
N ° 38 (Actual), en el Acceso a la Ciudad de Aguila- 
res. 

Presupuesto Oficial: Pesos sesenta y siete millo- 
nes cuatrocientos veintiséis mil ($ 67.426.000,00) 
al mes de mayo de 2007. 

Nueva fecha de apertura de ofertas: Se realizará el 
día 26 de septiembre de 2007 a partir de las 1 0.00 hs. 



Plazo de obra: Treinta y seis (36) meses. 

Valor del pliego: Pesos trece mil doscientos 
($13.200,00). 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Ac- 
tos) -D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgeren- 
cia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Capital Federal - 3 o Piso - D.N.V. 
e. 28/08/2007 N° 555.249 v. 03/09/2007 



•ervicios 



ingenierías varias 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2007 
Expediente N° 1541/07 

OBJETO: Refacción Archivo - 3ra. Etapa. 

Lugar, plazos, horario de consulta y venta de plie- 
gos: Pablo Nogués S/N - Rdios. de Escalada - Se- 
cretaría de Administración - Hasta el día 14-09-07 
de 10a13yde14a17hs. 

Día y hora del acto de apertura: 20 de septiem- 
bre -15.00 hs. 

Lugar de presentación de las ofertas: Mesa Ge- 
neral de Entradas - Pablo Nogués S/N - Rdios. de 
Escalada - Hasta el día 20-09-07 a las 14.30 hs. 

Lugar del acto de apertura: Sala de Reuniones - 
Pablo Nogués S/N - Rdios de Escalada. 

Valor del pliego: $2.500. 

Presupuesto oficial: $ 10.350.000.- 

Plazo de obra: 630 días. 

e. 23/08/2007 N° 65.866 v. 12/09/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES 

UNIVERSITARIAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2007 

Expediente N ° 492.909 

OBJETO: Obra: Terminaciones Planta Alta - 
Centro Universitario - Galvez - Pcia. de Santa Fe. 

Consultas de pliegos: Dirección de Construccio- 
nes Universitarias - San Jerónimo 3575 - Santa Fe 
-TE. 0342 -4571110 -Int. 123-124- Fax: 0342- 
4571132. 

Presupuesto oficial: $ 296.477,66. 

Plazo de ejecución: 150 días corridos. 

Valor del pliego: $ 100.- 

Compra del pliego: Dirección de Construcciones 
Universitarias - San Jerónimo 3575 - Santa Fe - 
TE. 0342 - 4571110 - Int. 123-124 - Fax: 0342- 
4571 1 32. Lunes a viernes de 8.00 a 1 3 hs. 

Lugar, día y hora de apertura: Dirección de Cons- 
trucción Universitarias - San Jerónimo 3575 - San- 
ta Fe - 24 de septiembre de 2007 a las 1 hs. 

e. 10/08/2007 N° 553.1 21 v. 31/08/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ARQUITECTURA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2007 

Expediente N° S01 -0394579/2006 

La Secretaría de Obras Públicas a través de la 
Dirección Nacional de Arquitectura llama a Licita- 
ción Pública la siguiente Obra: 

OBJETO: Remodelación y equipamiento del 
Centro Argentino de Información Deportiva 
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(C.A.I.D.) y Acreditaciones; remodelación sani- 
tarios Sector B; reparación columnas de ilumi- 
nación; gimnasio de musculación; canchas de 
tenis; plazas y senderos; electricidad, ilumina- 
ción, sistema contra incendio y gimnasio de Hal- 
terofilia; ascensor para discapacitados y pasa- 
dizo de piletas en el Centro Nacional de Alto Ren- 
dimiento Deportivo (Ce.N.A.R.D.) sito en Crisó- 
logo Larralde 1050, Capital Federal. 

Presupuesto oficial: $ 4.343.121 ,01 . 

Plazo de ejecución de la obra: 6 meses. 

Consulta de pliegos: Dirección Compras y Con- 
trataciones, H. Yrigoyen 250, Piso 7 o , Oficina 710, 
Cap. Fed. Horario de atención: 10.00 a 16.00 ho- 
ras. 

Adquisición de pliegos: Dirección General de Ad- 
ministración, Coordinación Área Tesorería, H. Yri- 
goyen 250, Piso 7°, Oficina 713, Cap. Fed. 

Horario de atención : 1 0.00 a 1 4.00 hs. 

Presentación y apertura: Dirección General de 
Administración, Dirección Compras y Contratacio- 
nes, Hipólito Yrigoyen 250, Capital Federal. 

Presentación: Piso 7°, Oficina 710. 

Apertura: Piso 7 o , Oficina 701 . 

Fecha de apertura: 5 de septiembre de 2007 - 
Hora: 15.00. 

Valor del pliego: Pesos cuatro mil ($ 4.000,00). 
Cheque certificado a la orden del Banco de la Na- 
ción Argentina y la leyenda "Para ser depositado en 
la Cuenta N° 251 0/46-Recaudación T.G.N.". 



NOTA: Las propuestas serán recibidas el día 5 
de septiembre de 2007 hasta las 14.00 hs. La pre- 
sentación se hará personalmente o a través de per- 
sona autorizada por la empresa. No se aceptarán 
envíos por correo ni propuestas fuera de plazo. 

e. 07/08/2007 N° 553.204 v. 28/08/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PUBLICAN 11/2007 
Expediente N ° S01 -01 72851 /2007 

OBJETO: Restauración de la Basílica Nuestra 
Señora de Lujan - Etapa III - Lujan - Provincia 
de Buenos Aires. 

Presupuesto oficial: $ 39.557.995,38. 

Plazo de ejecución de la obra: 30 meses. 

Consulta de pliegos: Dirección Compras y Con- 
trataciones, H. Yrigoyen 250, Piso 7°, Oficina 710, 
Cap. Fed. Horario de atención: 10.00 a 16.00 horas. 

Adquisición de pliegos: Dirección General de Ad- 
ministración, Coordinación Área Tesorería, H. Yri- 
goyen 250, Piso 7° Oficina 713, Cap. Fed. 

Horario de atención: 10.00 a 14.00 hs. 

Presentación y apertura: Dirección General de 
Administración, Dirección Compras y Contratacio- 
nes, Hipólito Yrigoyen 250, Capital Federal. 

Presentación: Piso 7°, Oficina 710. 

Apertura: Salón Rojo, Piso 5 o del Ministerio de 
Economía y Producción. 

Fecha de apertura: 5 de septiembre de 2007 - 
Hora: 15.00. 

Valor del pliego: Pesos diez mil ($ 10.000,00). 
Cheque certificado a la orden del Banco de la Na- 
ción Argentina y la leyenda "Para ser depositado en 
la Cuenta N° 251 0/46-Recaudación T.G.N.". 



NOTA: Las propuestas serán recibidas el día 5 
de septiembre de 2007 de 1 0.00 a 1 4.00 hs. La pre- 
sentación se hará personalmente o a través de per- 
sona autorizada por la empresa. No se aceptarán 
envíos por correo ni propuestas fuera de plazo. 

e. 07/08/2007 N° 553.311 v. 28/08/2007 



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 202/2007 
OBRA PUBLICA "IN SITU" 
(Ajuste Alzado) 
Expediente N ° 1 4-02328/02 

OBJETO: Contratar la ejecución de los traba- 
jos de restauración de la fachada y patios de aire 
y luz, así como la renovación de la instalación 
eléctrica del inmueble ubicado en la Avda. Hipó- 
lito Yrigoyen N°670, de la ciudad de Córdoba, 
que es sede del Tribunal Oral en lo Criminal Fe- 



deral N ° 2 de ese distrito, encuadrando dicho pro- 
cedimiento en lo previsto por la Ley 13064. 

La Administración General del Poder Judicial de 
la Nación comunica la apertura de las ofertas para 
la Licitación Pública N ° 202/07 OBRA PUBLICA "IN 
SITU" (Ajuste Alzado). 

Presupuesto oficial : Pesos seiscientos sesenta y 
dos mil novecientos ($ 662.900.-). 

Valor del Pliego: Pesos trescientos cincuenta 
($ 350.-). 

Importe de la Garantía: Pesos seis mil seiscien- 
tos veintinueve. ($ 6.629.-). 

Consulta y adquisición del pliego: Hasta el día 
17/09/07 inclusive en la Dirección General de In- 
fraestructura Judicial, sita en Av. Pte. Roque Sáenz 
Peña N° 1190, 5 o Piso, Oficina 50, Capital Federal. 
Mediante el correspondiente recibo, se deberá acre- 
ditar el pago previamente efectuado en la Tesorería 
de la Dirección General de Administración Finan- 
ciera, sita en la calle Sarmiento 877, Ciudad de 
Buenos Aires. 

Habilitación de la Cámara Federal de Apelacio- 
nes de Córdoba, sita en la Avda. Concepción Are- 
nal N°690, 1 ° Piso, Ciudad de Córdoba. La adqui- 
sición del pliego se podrá realizar en la misma de- 
pendencia. En sitio web: www.pjn.gov.ar. 

Inspección al lugar de trabajo: Hasta el 19/09/07 
inclusive, en el horario de 8:30 a 12:30 horas. Se 
deberá coordinar con el Intendente de la Cámara 
Federal de Apelaciones de Córdoba sita en la Avda. 
Concepción Arenal N°690, 1 o Piso, (tel: 0351-433- 
4630/4624), fecha y hora de visita a efectos de reca- 
bar la pertinente constancia, firmada por el mencio- 
nado funcionario o por el que designe para tal fin. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de consul- 
tas: Hasta el día 21/09/07 inclusive, en la Dirección 
General de Infraestructura Judicial del Poder Judi- 
cial de la Nación, a solicitud escrita de los interesa- 
dos, la que deberán presentar en la Mesa de Entra- 
das y Salidas, sita en Avda. R. S. Peña N° 1190, 8 o 
Piso, Oficina 80, Ciudad de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 7:30 a 1 3:30 horas. 

Lugar, fecha y hora de la apertura: Oficina de la 
Habilitación de la Cámara Federal de Apelaciones 
de Córdoba, sita en la Avda. Concepción Arenal 
N°690, Piso 1 °, Ciudad de Córdoba, el día 28 de 
septiembre de 2007 a las 10.00 horas. 

e. 09/08/2007 N ° 553.525 v. 30/08/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS 

DE SANEAMIENTO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 7/2007 

OBJETO: Ejecución de la Obra: "Colectores 
Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oes- 
te - Funes - Provincia de Santa Fe. 

Ejecuta: Ente Nacional de Obras Hídricas de Sa- 
neamiento. 

Fecha de apertura: 10 de setiembre de 2007 a 
las 11 horas. 

Presupuesto oficial: $ 43.584.520,74. 

Plazo de ejecución: 18 meses. 

Consulta y adquisición de pliegos: A partir del 1 
de agosto de 2007, en el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento- ENOHSA-Av. Leandro 
N.AIem628, Piso 11, Capital Federal, en el horario 
de 1 0.00 a 1 6.00 hs. o a través del sitio de Internet: 
www.enohsa.gov.ar 

Precio del pliego: $ 3.000,00 en efectivo o che- 
que certificado. 

Lugar de apertura: Ente Nacional de Obras Hídri- 
cas de Saneamiento - ENOHSA-Av. Leandro N. Alem 
628, Piso 12°, Capital Federal. Las propuestas serán 
recibidas hasta el día de la apertura en el horario de 
10.00 hs. a 11.00 hs. La presentación será realizada 
personalmente o a través de persona autorizada por 
la empresa. No se aceptarán envíos por correo. 

e. 10/08/2007 N° 553.631 v. 31/08/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 03/2007 
DEL 12 DISTRITO - NEUQUEN 
(LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 13.064) 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licita- 
ción Pública Nacional, para contratación de la obra 
que se detalle: 



Tipo de Obra: Remodelación y Ampliación Sede 
12° Distrito, Talleres, Oficinas y Sanitarios. 

Ubicación: Alderete N ° 520 - Neuquén - Prov. de 
Neuquén. 

Presupuesto oficial: $ 2.941 .1 44,22 (dos millones 
novecientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y cua- 
tro pesos con veintidós centavos). 

Plazo de la Obra: Siete (7) meses. 

Fecha de venta de pliegos: A partir del 1 4 de agos- 
to de 2007. 

Lugar de venta y consulta de pliegos: Sede 12° 
Distrito, Sección Contaduría, Alderete 520 - Neu- 
quén Capital. 

Valor del pliego: $ 1.500,00. 

Lugar de apertura: Sede 12° Distrito - Alderete 
520 - Neuquén Capital. 

Fecha y hora de apertura: 14 de septiembre de 
2007- 10 (diez) horas. 

e. 13/08/2007 N° 553.799 v. 03/09/2007 



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 208/2007 
OBRA PUBLICA 
"IN SITU" (Ajuste Alzado) 
Expediente N ° 1 0-28789/02 

OBJETO: Contratar los trabajos de adecua- 
ción del edificio ubicado en la Av. Rioja 180/286 
de la Ciudad de San Juan (Prov. homónima), con 
destino a la instalación del Juzgado Federal N ° 1 , 
Secretaría Electoral y Tribunal Oral en lo Crimi- 
nal Federal del Distrito, encuadrando dicho pro- 
cedimiento en lo previsto por la Ley 13.064. 

La Administración General del Poder Judicial de 
la Nación comunica la apertura de las ofertas para 
la Licitación Pública N ° 208/07 OBRA PUBLICA "IN 
SITU" (Ajuste Alzado). 

Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones sete- 
cientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y 
Siete ($ 4.766.887). 

Valor del Pliego: Pesos dos mil trescientos no- 
venta ($ 2.390). 

Importe de la Garantía: Pesos cuarenta y siete 
mil seiscientos sesenta y ocho con ochenta y siete 
centavos ($47.668,87). 

Consulta y adquisición del pliego: Hasta el día 20/ 
09/07 inclusive en la Dirección General de Infraes- 
tructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, piso 8°, Capi- 
tal Federal, acreditando mediante el correspondien- 
te recibo, el pago previamente efectuado en la Teso- 
rería de la Dirección General de Administración Fi- 
nanciera del Poder Judicial de la Nación, sito en la 
calle Sarmiento 877, Piso 4 o , Capital Federal, de lu- 
nes a viernes de 8 a 1 3 hs., o bien en la Habilitación 
del Juzgado Federal N°1 de San Juan ubicado en 
Entre Ríos (Sur) 282 de la ciudad de San Juan en la 
provincia homónima. En sitio web: www.pjn.gov.ar. 

Inspección al lugar de trabajo: Hasta el 24/09/07 
inclusive, en el horario de 8:30 a 1 2:30 horas. Debien- 
do coordinar con el Intendente a cargo del edificio o el 
Habilitado del Juzgado (tel. 0264-4227626), fecha y 
hora de visita a efectos de recabar la pertinente cons- 
tancia firmada por el funcionario interviniente. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: 
Hasta el día 26/09/07 inclusive, en el Departamento de 
Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infra- 
estructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. 
Pte. Roque Sáenz Peña 1 1 90, Piso 5 °, Oficina 54, Ca- 
pital Federal, a solicitud escrita de los interesados. 

Lugar, fecha y hora de la apertura: Tribunal Oral 
en lo Criminal Federal de San Juan - Mitre 330/338 
(E) de la ciudad de San Juan, Pcia. de San Juan, el 
día 3 de octubre de 2007 a las 8.30 hs. 

e. 13/08/2007 N° 553.894 v. 03/09/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
DIRECCIÓN DE 

CONTRUCCIONES UNIVERSITARIAS 
LICITACIÓN PUBLICA N 9 08/2007 
Expediente N s 489.215 y agreg. 

OBRA: Programa de Seguridad en Edificios 
Universitarios Nacionales adecuación de Sali- 
da de Emergencia - Instituto Damianovich-Fiq. 
Escalera de Emergencia - Facultad de Bioquí- 
mica y Cs. Biológicas. 

Consultas de pliegos: Dirección de Construccio- 
nes Universitarias San Jerónimo 3575 - Santa Fe - 
TE. 0342-4571 1 1 - Int. 1 23-1 24 Fax: 0342-4571 1 32. 



Presupuesto oficial: $ 186.448,41 -Los valores a 
noviembre de 2006. 

Plazo de ejecución: 100 días corridos. 

Valor del pliego: $70. 

Compra del pliego: Dirección de Construcciones 
Universitarias San Jerónimo 3575 - Santa Fe - TE. 
0342-4571110 - Int. 123-124 Fax: 0342-4571132. 
Lunes a viernes de 8,00 a 1 3 hs. 

Apertura: Dirección de Construcciones Universi- 
tarias - San Jerónimo 3575 - Santa Fe 25 de se- 
tiembre de 2007 a las 10 hs. 

e. 21/08/2007 N°- 554.212 v. 03/09/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
LICITACIÓN PUBLICA 
Expediente H°- 21-258/07 

OBJETO: Obra: Mendoza-San Rafael - Facul- 
tad de Ciencias Aplicadas a la Industria - Am- 
pliación Biblioteca 3° Etapa, construcción Plan- 
ta Piloto y trabajos exteriores. 

Consulta de pliegos: A partir del 23 de agosto de 2007. 

Fecha de apertura: 11 de octubre de 2007. 

Valor del pliego: $250,00. 

Presupuesto oficial: $ 4.452.299,68. 

Plazo de obra: 14 (catorce) meses. 

Consultas, venta de pliegos y lugar de apertura: 
Universidad Nacional de Cuyo, Secretaría de Pla- 
neamiento de Infraestructura y Servicios - Facul- 
tad Ciencias Médicas - Sector 8 - PB. Centro Uni- 
versitario - Ciudad - Mendoza. 

Horario: 08.00 a 13.30 hs. 

e. 23/08/2007 N° 554.339 v. 12/09/2007 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y PRODUCCIÓN 

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
CONCURSO DE PRECIOS INTI - 
CEREALES Y OLEAGINOSAS 9 DE JULIO 
N e 01/2007 

OBJETO: Construcción de un Edificio de Ofi- 
cinas con Grupo Sanitario, ubicado en la Av. Al- 
mirante Brown 971 , Localidad de 9 de Julio, Pro- 
vincia de Buenos Aires. 

Lugar donde pueden consultarse o retirarse los 
pliegos: 

■ Instituto Nacional de Tecnología Industrial, De- 
partamento de Suministros - Edificio N ° 1 2 del Par- 
que Tecnológico Migueletes, sito en la Av. Gral. Paz 
N°5445- Partido de Gral. San Martín, Provincia de 
Buenos Aires, días hábiles de 9:00 a 1 5:30 horas. 

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Ce- 
reales y Oleaginosas 9 de Julio, sito en la Av. Almi- 
rante Brown 971 , Localidad de 9 de Julio - Provincia 
de Buenos Aires, días hábiles de 9:00 a 1 5:30 horas. 

Presupuesto Oficial: $ 350.000,00.- (Pesos: Tres- 
cientos cincuenta mil). 

Valor del Pliego: $ 45,00.- (pesos: Cuarenta y cinco). 

Lugar de presentación de las ofertas: Instituto Na- 
cional de Tecnología Industrial, Departamento de 
Suministros - Edificio N ° 1 2 del Parque Tecnológico 
Migueletes, sito en laAv. Gral. Paz N° 5445 - Parti- 
do de Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires, 
días hábiles de 9:00 a 15:30 horas. 

Apertura: 3 de octubre de 2007 a las 1 0:30 hs. 
e. 22/08/2007 N ° 554.41 v. 28/08/2007 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y PRODUCCIÓN 

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
CONCURSO DE PRECIOS INTI - 
EXTENSIÓN Y DESARROLLO N 2 289/2007 

OBJETO: Construcción de oficinas en el en- 
trepiso del Edificio N°1 del Parque Tecnológico 
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Migueletes, ubicado en la Av. Gral. Paz N ° 5445 - 
Partido de Gral. San Martín, Provincia de Bue- 
nos Aires. 

Lugar donde pueden consultarse o retirarse los 
pliegos: Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 
Departamento de Suministros - Edificio N°12 del 
Parque Tecnológico Migueletes, sito en laAv. Gral. 
Paz N°5445 - Partido de Gral. San Martín, Provin- 
cia de Buenos Aires, días hábiles de 9:00 a 15:30 
horas. 

Presupuesto Oficial: $ 350.000,00.- (Pesos: Tres- 
cientos cincuenta mil). 

Valor del Pliego: $ 100,00.- (pesos: cien). 

Lugar de presentación de las ofertas: Instituto Na- 
cional de Tecnología Industrial, Departamento de 
Suministros - Edificio N ° 1 2 del Parque Tecnológico 
Migueletes, sito en laAv. Gral. Paz N° 5445 - Parti- 
do de Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires, 
días hábiles de 9:00 a 15:30 horas. 

Apertura: 19 de septiembre de 2007 a las 
10:30 hs. 

e. 22/08/2007 N ° 554.41 4 v. 28/08/2007 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y PRODUCCIÓN 

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
CONCURSO DE PRECIOS INTI - 
LÁCTEOS N e 22/2007 

OBJETO: Remodelación y ampliación de lo- 
cales del Edificio N°5 del Parque Tecnológico 
Migueletes, ubicado en la Av. Gral. Paz N ° 5445 - 
Partido de Gral. San Martín, Provincia de Bue- 
nos Aires. 

Lugar donde pueden consultarse o retirarse los 
pliegos: Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 
Departamento de Suministros - Edificio N°12 del 
Parque Tecnológico Migueletes, sito en la Av. Gral. 
Paz N° 5445 - Partido de Gral. San Martín, Provincia 
de Buenos Aires, días hábiles de 9:00 a 1 5:30 horas. 

Presupuesto Oficial: $ 650.000,00.- (Pesos: seis- 
cientos cincuenta mil). 

Valor del Pliego: $ 50,00.- (pesos: cincuenta). 

Lugar de presentación de las ofertas: Instituto Na- 
cional de Tecnología Industrial, Departamento de 
Suministros - Edificio N ° 1 2 del Parque Tecnológico 
Migueletes, sito en laAv. Gral. Paz N° 5445 - Parti- 
do de Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires, 
días hábiles de 9:00 a 15:30 horas. 

Apertura: 26 de septiembre de 2007 a las 
10:30 hs. 

e. 22/08/2007 N ° 554.436 v. 04/09/2007 



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 

TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 

E ISLAS 

DEL ATLÁNTICO SUR 

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

LICITACIÓN PUBLICA N 2 07/2007 

COMUNICADO 

Llama Licitación Pública N ° 07/07: Referente a la 
obra: 'Ampliación Área de Salud Mental y Paciente 
Crónicos del Hospital Regional Río Grande. 

Presupuesto oficial: $3.011.118,47 

Garantía de oferta: $30.1 11, 18 

Fecha de apertura: 21 de septiembre de 2007. 

Hora: 14:00 

Consulta y retiro de pliegos: 

. En la Oficina de la dirección General de Obras 
Públicas (Dirección Licitaciones) del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos - Sita en Patagonia 
N g 458 Tira 8 y 9 Ushuaia, Tierra del Fuego. 

. En la Subsecretaría de Obras y Servicios Públi- 
cos Zona Norte del M.O. y S.P. sita en María Auxi- 
liadora N° 464 - Río Grande, Tierra del Fuego. 

. Representación Oficial del Gobierno de la Pro- 
vincia de Tierra del Fuego - Oficina Compras y Su- 
ministro - Sarmiento N Q 745 - 5 e Piso Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires. 

Precio del Pliego: $ 1 .500.00 

Lugar de apertura: En el Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos sito en la calle San Martín N g 450 
2° piso Casa de Gobierno de la Ciudad de Ushuaia, 
Tierra del Fuego, en fecha y hora indicadas en las 
publicaciones. 

e. 21/08/2007 N°- 554.610 v. 28/08/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES 

UNIVERSITARIAS 

2 o LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA 

N° 09/2007 

Expediente N ° 490.928 

OBRA: Planta Procesadora de Leche Escuela 
de Agricultura-Ganadería y Granja Facultades de 
Cs. Agrarias y Cs. Veterinarias Esperanza - Pcia. 
de Santa Fe. 

Consulta de pliegos: Dirección de Construcciones 
Universitarias San Jerónimo 3575 - Santa Fe - T.E. 
0342-4571 1 1 - Int. 1 23-1 24 - Fax: 0342-4571 1 32. 

Plazo de ejecución: 90 días corridos. 

Presupuesto oficial: $ 109.988,35.- 

Valor del pliego: $60.- 

Compra del pliego: Dirección de Construcciones 
Universitarias San Jerónimo 3575- Santa Fe -T.E. 
0342-4571 1 1 - Int. 1 23-1 24 - Fax: 0342-4571 1 32. 
Lunes a viernes de 8.00 a 12.30 hs. 

Lugar, día y hora de apertura: Dirección de Cons- 
trucciones Universitarias, San Jerónimo 3575 - San- 
ta Fe - 1 7 de setiembre de 2007 - a las 1 hs. 

e. 28/08/2007 N ° 554.847 v. 03/09/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LA PLATA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 5/2007 

OBJETO: Remodelación Aulas 4° Piso, Aulas 
en Subsuelo y Grupo Sanitario. 

Apertura: Dirección General de Construcciones 
y Mantenimiento, calle 51 N° 696- La Plata, el día 
4 de octubre de 2007 a las 09.00 horas. 

Ubicación: Calle 48 entre 6 y 7 - La Plata. 

Presupuesto oficial: Pesos setecientos veintinue- 
ve mil novecientos treinta y seis con 49/100 
($ 729.936,49). 

Plazo de ejecución: Ciento ochenta (1 80) días co- 
rridos. 

Compra y consulta de legajos: Dirección General 
de Construcciones y Mantenimiento, calle 51 N ° 696 
de lunes a viernes de 8 a 12 hs. y hasta el 12 de 
septiembre de 2007. 

Precio del legajo: Pesos setecientos ($ 700,00). 
e. 28/08/2007 N ° 555.1 52 v. 05/09/2007 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DE LA NACIÓN 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE ENTRE RÍOS 

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 

PLAN DE OBRAS 

MEJORES ESCUELAS MAS EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2007 

OBJETO: Construcción de Esc. Flotante N° 70 
Crucero General Belgrano - Arroyo Sepultura - 
Islas Las Lechiguanas - Dpto. Gualeguay y Esc. 
Flotante N° 37 General José de San Martín - Isla 
El Pillo - Cuarta Sección Islas - Dpto. Victoria. 

En el marco del Plan de Obras se anuncia el lla- 
mado a Licitación Pública N° 01/07 

Presupuesto oficial: $ 1.168.003,32 

Garantía de oferta exigida: 1% 

Fecha de apertura: 04/10/07 - Hora: 10:00 hs. 

Lugar: Unidad Ejecutora Provincial - Urquiza 1166 
- Paraná - ER. 

Plazo de entrega: 270 días corridos. 

Valor del pliego: $600,00 

Lugar de adquisición de pliegos: Unidad Ejecuto- 
ra Provincial Urquiza 1 1 66 - Paraná - ER. 

Financiamiento: Ministerio de Educación, Cien- 
cia y Tecnología. 

e. 27/08/2007 N° 555.256 v. 14/09/2007 



LIMPIEZA 



AFIP DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO I 
LICITACIÓN PRIVADA N° 11/2007 
Expediente N° 254.446/07 

OBJETO: Por el servicio de limpieza del Dis- 
trito Cañada de Gómez sito en calle Ocampo 942 



de la ciudad de Cañada de Gómez, Provincia de 
Santa Fe. 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Sección Admi- 
nistrativa, 1 °Piso, Alvear 149, Rosario, Pcia. Santa 
Fe. Días hábiles administrativos de 8:00 a 1 4:00 hs. 

Costo pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas: Sección Administrativa, 
1 "Piso, Alvear 149, Rosario, Pcia. Santa Fe. Hasta 
las 14:00 hs. del día 4/09/2007. 

Acto de apertura: Sección Administrativa, 1 ° Piso, 
Alvear 149, Rosario, Pcia. Santa Fe. Día 5 de se- 
tiembre de 2007 a las 1 0:00 hs. 

e. 27/08/2007 N ° 555.094 v. 28/08/2007 



MANT., INST.,ASESORAM. Y 
PROCESAMIENTO DE DATOS 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PRIVADA N° 92/2007 
Expediente N° 1233/2007 

OBJETO: Por la contratación de los servicios 
de soporte técnico y actualización de los pro- 
ductos Oracle y Sun Solaris, capacitación y ser- 
vicios correspondientes de configuración del 
sistema operativo y base de datos por el térmi- 
no de doce (12) meses a partir de su adjudica- 
ción. 

Régimen de contratación: Ley de Contabilidad - 
Decreto 5720/72. 

Venta y retiro de pliegos: Dirección de Adminis- 
tración - Departamento Tesorería, Talcahuano 550 
- Planta Baja - Oficina 2096 - Cdad. Autónoma de 
Bs. As. 

Valor del pliego: Pesos ciento diecisiete ($ 1 1 7.-). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
de Administración - Departamento de Contratacio- 
nes, Talcahuano 550 - 6to. Piso - Oficina 6135 - 
Cdad. Autónoma de Bs. As. 

Apertura: 12 de septiembre de 2007. 

Hora:11:00hs. 

Garantía de oferta: 5% del valor de la oferta. 

Presupuesto oficial: Pesos doscientos treinta y 
tres mil cuatrocientos ($ 233.400.-). 

Página web: www.csjn.gov.ar/Administracion Ge- 
neral/Adquisiciones y Contrataciones 

e. 28/08/2007 N ° 555.1 77 v. 29/08/2007 



SERVICIOS DIVERSOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GRAL. DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICAN 13 
Expediente N° 73069 

OBJETO: Regularización instalación de gas - 
Facultad de Arquitectura (Obra Pública Ley 13.064). 

Lugar, plazo y horario de consulta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Maipú 1 065, Of . 
246 - 2do. Piso, T.E. 0341-4201241,2000 Rosa- 
rio, en el horario de 9 a 12 hs. 

Lugar, plazos y horarios de venta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Of. 246, 2do. 
Piso, de 9 a 12 hs. 

Valor del pliego: Pesos cien ($ 100.-). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
General de Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Lugar del acto de apertura: Dirección General de 
Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Día y hora del acto de apertura: 1 2/09/2007 a las 
11 hs. 

e. 14/08/2007 N° 553.909 v. 28/08/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GRAL. DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICAN 16 
Expediente N° 73072 

OBJETO: Regularización instalación de gas - 
Facultad de Psicología (Obra Pública Ley 13.064). 

Lugar, plazo y horario de consulta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Maipú 1 065, Of . 
246 - 2do. Piso, T.E. 0341-4201241,2000 Rosa- 
rio, en el horario de 9 a 12 hs. 



Lugar, plazos y horarios de venta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Of. 246, 2do. 
Piso, de 9 a 12 hs. 

Valor del pliego: Pesos cien ($ 100.-). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
General de Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Lugar del acto de apertura: Dirección General de 
Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Día y hora del acto de apertura: 1 2/09/2007 a las 
10 hs. 

e. 1 4/08/2007 N ° 553.91 v. 28/08/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GRAL. DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N ° 1 8 
Expediente N° 73074 

OBJETO: Regularización instalación de gas - 
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones In- 
ternacionales (Obra Pública Ley 13.064). 

Lugar, plazo y horario de consulta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Maipú 1 065, Of. 
246 - 2do. Piso, T.E. 0341-4201241,2000 Rosa- 
rio, en el horario de 9 a 12 hs. 

Lugar, plazos y horarios de venta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Of. 246, 2do. 
Piso, de 9 a 12 hs. 

Valor del pliego: Pesos cien ($ 100.-). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
General de Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Lugar del acto de apertura: Dirección General de 
Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Día y hora del acto de apertura: 11/09/2007 a las 
11 hs. 

e. 14/08/2007 N° 553.926 v. 28/08/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GRAL. DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICAN 14 
Expediente N° 73070 

OBJETO: Regularización instalación de gas - 
Ing. Sanitaria, Ing. Electrónica, Ing. Eléctrica, Ing. 
Hidráulica, Reactor Atómico, Bienestar Estu- 
diantil (Ex Locutorio), Bóveda; Departamento 
Educación Física (Local 1 ) y Área Educación Fis- 
cal (Local 2). (Obra Pública Ley 13.064). 

Lugar, plazo y horario de consulta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Maipú 1 065, Of . 
246 - 2do. Piso, T.E. 0341-4201241,2000 Rosa- 
rio, en el horario de 9 a 12 hs. 

Lugar, plazos y horarios de venta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Of. 246, 2do. 
Piso, de 9 a 12 hs. 

Valor del pliego: Pesos cien ($ 100.-). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
General de Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Lugar del acto de apertura: Dirección General de 
Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Día y hora del acto de apertura: 11/09/2007 a las 
10 hs. 

e. 14/08/2007 N° 553.937 v. 28/08/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GRAL. DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICAN 15 
Expediente N° 73071 

OBJETO: Regularización instalación de gas - 
Escuela de Música (Obra Pública Ley 13.064). 

Lugar, plazo y horario de consulta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Maipú 1 065, Of. 
246 - 2do. Piso, T.E. 0341-4201241,2000 Rosa- 
rio, en el horario de 9 a 12 hs. 

Lugar, plazos y horarios de venta de pliegos: 
Dirección General de Contrataciones, Of. 246, 2do. 
Piso, de 9 a 12 hs. 

Valor del pliego: Pesos cien ($ 100.-). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
General de Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Lugar del acto de apertura: Dirección General de 
Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Día y hora del acto de apertura: 1 0/09/2007 a las 
10 hs. 

e. 14/08/2007 N° 553.939 v. 28/08/2007 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GRAL. DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICAN 17 
Expediente N° 73073 

OBJETO: Regularización instalación de gas - 
Escuela de Ingeniería Mecánica (Obra Pública 
Ley 13.064). 

Lugar, plazo y horario de consulta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Maipú 1 065, Of . 
246 - 2do. Piso, T.E. 0341-4201241,2000 Rosa- 
rio, en el horario de 9 a 12 hs. 

Lugar, plazos y horarios de venta de pliegos: Di- 
rección General de Contrataciones, Of. 246, 2do. 
Piso, de 9 a 12 hs. 

Valor del pliego: Pesos cien ($ 100.-). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección 
General de Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Lugar del acto de apertura: Dirección General de 
Contrataciones, Of. 246, 2do. Piso. 

Día y hora del acto de apertura: 1 0/09/2007 a las 
11 hs. 

e. 14/08/2007 N° 553.940 v. 28/08/2007 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 
CENTRO ATÓMICO EZEIZA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 33/2007 
LEY DE OBRAS PUBLICA 
Expediente N° 278/07 

OBJETO: Reparación y adecuación de un blo- 
que de oficinas pertenecientes al Edificio del Ci- 
clotrón del Centro Atómico Ezeiza. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro, consulta o adquisición de pliegos: Comi- 
sión Nacional de Energía Atómica - Centro Atómi- 
co Ezeiza - Div. Contable - Sector Contrataciones 
- Presbítero Juan González y Arangón N°15 - 
B1802AYA - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires. 
TE: 6779-8520/8477 - Fax: 6779-8332. Hasta el 1 3/ 
09/2007 en el horario de lunes a viernes de 9.30 a 
16.00 horas. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Presupuesto oficial: $ 175.000,00. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin 
de presentarse a cotizar o consultando en el sitio 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link 
Contrataciones Vigentes. 

Presentación de ofertas: Comisión Nacional de 
Energía Atómica - Centro Atómico Ezeiza - Div. 
Contable - Sector Contrataciones - Presbítero Juan 
González y Arangón N ° 1 5 - B1 802AYA - Ezeiza - 
Provincia de Buenos Aires. TE: 6779-8520/8477 - 
Fax: 6779-8332. Hasta el día de la apertura y antes 
de la hora programada para la misma. 

Acto de apertura: Comisión Nacional de Energía 
Atómica - Centro Atómico Ezeiza - Div. Contable - 
Sector Contrataciones - Presbítero Juan González 
y Arangón N°15 - B1802AYA- Ezeiza- Provincia 
de Buenos Aires. TE: 6779-8520/8477- Fax: 6779- 
8332. 20/09/2007 a las 10.00 horas. 

e. 17/08/2007 N ° 554.1 59 v. 31/08/2007 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
COMANDO DE MATERIAL 
ÁREA DE MATERIAL "RIO IV" 
LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2007 
Expediente N°2.735.112 

OBJETO: Reparación de cubiertas de techo y 
afines - Sala de Armas - Escuadrón Tropas y De- 
pósito de Intendencia - Escuadrón Abastecimien- 
to - Edificio N ° 77 y 92 - Área Material Río IV. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: A.M. Río IV - Uni- 
dad Operativa de Compras (U.O.C.) Ruta Nacional 
N ° 1 58 - Las Higueras - (C.P. 5805) - Río Cuarto - 
Córdoba. Hasta el día 14 de septiembre de 2007 a 
las 09.00 hs. 

Costo del pliego: Pesos ochenta y cinco ($ 85,00). 

Consulta de pliegos: A.M. Río IV - Unidad Ope- 
rativa de Compras (U.O.C.) Ruta Nacional N ° 1 58 
- Las Higueras - (C.P. 5805) - Río Cuarto - Córdo- 
ba. Hasta el día 14 de septiembre de 2007 a las 
09.00 hs. 

Presentación de ofertas: A.M. Río IV - Unidad 
Operativa de Compras (U.O.C.) Ruta Nacional 



N ° 1 58 - Las Higueras - (C.P. 5805) - Río Cuarto - 
Córdoba. Hasta día 19 de septiembre de 2007 a 
las 09.00 hs. 

Acto de apertura: A.M. Río IV - Unidad Operativa 
de Compras (U.O.C.) Ruta Nacional N° 158 -Las 
Higueras - (C.P. 5805) - Río Cuarto - Córdoba. 1 9 
de septiembre de 2007 a las 09.00 hs. 

Observaciones Generales: S/Novedad. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin 
de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web 
de la O.N.C. (www.argentinacompra.gov.ar) acce- 
diendo al link Opciones de Consulta/Contrataciones 
Vigentes. 

Los planos correspondientes a la Licitación de- 
berán ser retirados del organismo contratante de 
acuerdo a la dirección declarada: 

* Área Material "Río IV" - (Unidad Operativa de 
Compras) - U.O.C. 

* Domicilio: Ruta Nacional 158 - Las Higueras 
(C.P. 5805) - Dpto. Río Cuarto - Córdoba. 

* Teléfono: Directo Unidad Operativa de Compras 
(U.O.C): 0358-4979640 (Conmutador: 0358- 
4979642 - Int. 48252-48249) - Fax: 0358-4979640 
(U.O.C). 

* Dirección de Correo Electrónico: E-mail: 
uocamrio4@faa.mil.ar 

e. 28/08/2007 N ° 554.595 v. 29/08/2007 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N 9 17.002 

OBJETO: Adecuación Termomecánica del 3° 
Piso del Edificio sito en Larrea 37, C.A.B.A. 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: Ge- 
rencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Com- 
pras, sita en Florida 302, 7mo. Piso - Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires. 

Tel/Fax: 4329-8809/1 0/11 

E-Mail: lbiondo@bancociudad.com. ar 

Página web: www.bancociudad.com.ar 

Valor del Pliego: $ 300.- (Pesos: Trescientos). 

Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia 
de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, 
Florida 302 - 7mo. Piso - Ciudad Autónoma de Bue- 
nos Aires. 

Apertura. 17-09-2007 a las 12:00 horas. 

e. 23/08/2007 N ° 554.769 v. 29/08/2007 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA - 
CARPETA DE COMPRAS N 9 17.229 

OBJETO: Contratación del Servicio integral de 
promotoras, por un período de 12 meses, con 
opción por parte del Banco a renovarlo por 12 
meses más. 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: 
Gcia. de Área Gestión de Obras, Servicios y Com- 
pras - Florida 302, 7mo. Piso - C.A.B.A., de 10 a 
15 hs. -Tel/Fax: 4329-8809/10/11. 
E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com. ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 
Valor del pliego: $ 1 80,00.- (Pesos: Ciento ochen- 
ta). 

Lugar de presentación de las ofertas: Gcia. de 
Área Gestión de Obras, Servicios y Compras - Flo- 
rida 302 7mo. Piso. 
Apertura: 7/9/2007 a las 12,00 hs. 

e. 23/08/2007 N° 554.770 v. 29/08/2007 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA -SIAF 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2007 

POR LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 13.064 

Expediente/s: DGMN, PJO, FG4 N° 21 3/07 

OBJETO: Provisión y montaje de las Redes 
Troncales de Agua Fría y Caliente en el Edificio 
Alojamiento - Escuela de Suboficiales de la Ar- 
mada - Base Naval Puerto Belgrano. 

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta de plie- 
gos: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso, Of. 159, Ca- 
pital Federal, de lunes a jueves de 08.00 a 1 3.00 hs. 



y viernes de 08.00 a 1 2.00 hs. Antes de las 1 20 hs. 
a la fecha de apertura. 

Valor del pliego: $785,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de aper- 
tura. 

Día y hora del acto de apertura: 26 de septiem- 
bre de 2007 - 1 0.00 horas. 

e. 24/08/2007 N ° 554.81 v. 1 3/09/2007 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
COMANDO DE MATERIAL 
ÁREA DE MATERIAL "RIO IV" 
LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2007 
Expediente N°2.735.113 

OBJETO: Acondicionamiento de la Sala de Re- 
cepción y Expedición de Material - SCAM - Es- 
cuadrón Abastecimiento - Varios - a Normas 
RAAC Parte 1 45 - Edificio N ° 52 - Área Material 
Río IV - Córdoba. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: A.M. Río IV - Uni- 
dad Operativa de Compras (U.O.C.) Ruta Nacional 
N ° 1 58 - Las Higueras - (O P. 5805) - Río Cuarto - 
Córdoba. Hasta el día 14 de septiembre de 2007 a 
las 09.45 hs. 

Costo del pliego: Pesos ochenta y cinco 
($ 85,00). 

Consulta de pliegos: A.M. Río IV - Unidad Ope- 
rativa de Compras (U.O.C.) Ruta Nacional N ° 1 58 
- Las Higueras - (C.P. 5805) - Río Cuarto - Córdo- 
ba. Hasta el día 14 de septiembre de 2007 a las 
09.45 hs. 

Presentación de ofertas: A.M. Río IV - Unidad 
Operativa de Compras (U.O.C.) Ruta Nacional 
N ° 1 58 - Las Higueras - (C.P. 5805) - Río Cuarto - 
Córdoba. Hasta día 19 de septiembre de 2007 a 
las 09.45 hs. 

Acto de apertura: A.M. Río IV - Unidad Operativa 
de Compras (U.O.C.) Ruta Nacional N° 158 -Las 
Higueras - (C.P. 5805) - Río Cuarto - Córdoba. 1 9 
de septiembre de 2007 a las 09.45 hs. 

Observaciones Generales: S/Novedad. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin 
de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web 
de la O.N.C. (www.argentinacompra.gov.ar) acce- 
diendo al link Opciones de Consulta/Contrataciones 
Vigentes. 

Los planos correspondientes a la Licitación de- 
berán ser retirados del organismo contratante de 
acuerdo a la dirección declarada: 

* Área Material "Río IV" - (Unidad Operativa de 
Compras) - U.O.C. 

* Domicilio: Ruta Nacional 158 - Las Higueras 
(C.P. 5805) - Dpto. Río Cuarto - Córdoba. 

* Teléfono: Directo Unidad Operativa de Compras 
(U.O.C): 0358-4979640 (Conmutador: 0358- 
4979642 - Int. 48252-48249) - Fax: 0358-4979640 
(U.O.C). 

* Dirección de Correo Electrónico: E-mail: 
uocamrio4@faa.mil.ar 

e. 28/08/2007 N° 554.941 v. 29/08/2007 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN 

ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE 

TUCUMAN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2007 

PLAN DE OBRAS MAYORES 

OBJETO: Refacciones Generales en Escue- 
la Manuel G. Fernández - Bella Vista - Tucu- 
mán. 

En el marco del Programa "Plan de Obras Mayo- 
res" se anuncia el llamado a Licitación Pública. 
Presupuesto Oficial: $ 414.779,41 
Garantía de oferta exigida: $ 4.1 47,79 
Fecha de apertura: 27/09/2007 - Hora: 10:00 
Lugar: Salta 805 - San Miguel de Tucumán 
Plazo de entrega: Ciento veinte días. 
Valor del pliego: $950,00 
Lugar de adquisición del pliego: Unidad Coordi- 
nadora Provincial — U.C.P— , Salta N°805 - San 
Miguel de Tucumán. 

Financiamiento: Ministerio de Educación, Cien- 
cia y Tecnología de la Nación Argentina. 

e. 23/08/2007 N° 554.944 v. 05/09/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MAR DEL PLATA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 01 4/2007 
Expediente N 9 1-4396/07 

OBJETO: Por la provisión de materiales y 
mano de obra para la reparación, pintura exte- 
rior de las fachadas y reposición de carpinte- 
rías Edificio Facultad de Ingeniería - Sector 
Mecánica Patio Interno; Sector Contrafrente 
Edificio Facultad y Lateral Acceso Bicicletas, 
UNMDP". 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Dirección de Su- 
ministros - Juan B. Alberdi 2695 - 3er. Piso (7600) 
Mar del Plata. De lunes a viernes de 08 a 1 3 horas, 
hasta el 06 de septiembre de 2007. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Dirección de Suministros - 
Juan B. Alberdi 2695 - 3er. Piso (7600) Mar del Pla- 
ta. De lunes a viernes de 08 a 1 3 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado o reti- 
rado con el fin de presentarse a cotizar, en este 
último caso ingresando con usuario y contraseña, 
en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrata- 
ciones, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Direc- 
to "Contrataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Dirección de Suminis- 
tros - Juan B. Alberdi 2695 - 3er. Piso (7600) Mar 
del Plata. De lunes a viernes de 08 a 1 3 horas, has- 
ta el día y hora de apertura de ofertas. 

Acto de apertura: Dirección de Suministros- Juan 
B. Alberdi 2695 - 3er. Piso (7600) Mar del Plata - 
1 9 de septiembre de 2007 - 1 horas. 

e. 28/08/2007 N° 554.958 v. 03/09/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN 

Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO 

FÍSICO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2007 

"Regularización Instalación de Gas Natural 
Pabellón Argentina". 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: "El 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este 
procedimiento podrá ser consultado, ingresando en 
el sitio Web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo 
"Contrataciones Vigentes". (Circular de la O.N.C. 
N° 26/07) y por contener planos y planillas en for- 
mato Excel SOLO PODRAN SER RETIRADOS en: 

La Representación en Bs. As. de la U.N.O - Via- 
monte 1716 - Of. 40 - Bs. As. (lunes a viernes a 
partir de las 1 horas) y en la Subsecretaría de Pla- 
neamiento Físico - Área Económico Financiera - 
Av. Ing. Rogelio Ñores Martínez N°2200, Ciudad 
Universitaria - Córdoba (lunes a viernes de 08 a 1 3 
horas). 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Subsecre- 
taría de Planeamiento Físico -Av. Ing. Ñores Martí- 
nez N ° 2200 - Ciudad Universitaria - Córdoba. 

Apertura: 24-09-07 - 9 horas. 

e. 28/08/2007 N° 555.096 v. 29/08/2007 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS S.E. 
PUERTO BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 51/2007 

OBJETO: Alquiler y limpieza de diez (10) ba- 
ños químicos. 

Lugar de retiro y consulta de pliegos: En la Ge- 
rencia de Abastecimiento, Av. Ing. Huergo431, Plan- 
ta Baja, Buenos Aires, en días hábiles de 9 a 15 
horas. 

Valor del pliego: $ 12,00 IVA incluido. 

Fecha de apertura y lugar de presentación de ofer- 
tas: El día 12 de setiembre de 2007 a las 11:00 
horas, en la Sala de Aperturas de la Administración 
General de Puertos - Sociedad del Estado, Planta 
Baja de la dirección mencionada. 

e. 28/08/2007 N° 555.1 20 v. 29/08/2007 
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SAF 380 - PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 030/2007 
Expediente N ° CUDAP-3802/07 

OBJETO: Servicio de mantenimiento co- 
rrectivo del equipamiento de Comunicaciones 
y Ayudas Electrónicas a la Navegación de 
los Guardacostas pertenecientes a la Institu- 
ción. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Costo del pliego: Pesos diez ($ 10,00). 

Retiro de pliegos en el organismo contratante: 
Edificio Guardacostas - sito en la Av. Eduardo Ma- 
dero 235 - Dirección de Administración Financiera 
- Departamento Adquisiciones - División Contrata- 
ciones - 7 o Piso - Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. TE/Fax 4318-7578. En días hábiles, 
de lunes a viernes, de 08.00 a 1 2.00 horas y hasta 
las 12.00 horas del día hábil anterior al fijado para 
el acto de apertura. 

Presentación de ofertas: Edificio Guardacostas - 
sito en la Av. Eduardo Madero 235 - Dirección de 
Administración Financiera - Departamento Adqui- 
siciones - División Contrataciones - 7° Piso - Of. 
7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En días 
hábiles, de lunes a viernes, de 08.00 a 1 4.00 horas 
y hasta el día y horario fijado para el acto de aper- 
tura. 

Acto de apertura: Edificio Guardacostas - sito en 
laAv. Eduardo Madero 235 -Dirección de Adminis- 
tración Financiera - Departamento Adquisiciones - 
División Contrataciones - 7° Piso - Of. 7.51 - Ciu- 
dad Autónoma de Buenos Aires. 20 de septiembre 
de 2007 a las 09.00 horas. 

"El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Generales también podrá obtenerse del sitio de In- 
ternet de la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acce- 
so Directo "Acceso para Organismos y Proveedo- 
res". 

e. 28/08/2007 N ° 555.260 v. 29/08/2007 



Locaciones 



COMISIÓN NACIONAL DE 
COMUNICACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 5/2007 
Expediente CNC N° 5021/2007 

OBJETO: Adecuación de instalaciones para 
el CIT. 

Lugar de consulta y retiro de pliegos: CNC, GAR 
— Área Suministros, Contrataciones y Control de 
Servicios Básicos — , calle Perú N°103, piso 15, 
(C1 067AAC) —Ciudad de Buenos Aires— en días 
hábiles administrativos y en el horario 1 0:00 a 1 3:00 
y de 14:30 a 17:00. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin 
de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acce- 
so Directo "Contrataciones Vigentes". 

Valor del pliego: Sin cargo 

Lugar de presentación de oertas: CNC, GAR - 
Área Suministros, Contrataciones y Control de 
Servicios Básicos — , Perú N°103, piso 15 
(C1067AAC) —Ciudad de Buenos Aires— hasta 
el día y hora prefijados para la apertura de so- 
bres. 

Apertura de sobres: Perú N ° 1 03, piso 1 5 — Ciu- 
dad de Buenos Aires — 1 9 de septiembre de 2007 - 
12:00. 

e. 27/08/2007 N ° 555.267 v. 28/08/2007 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 137/2007 

Expediente N° 251 983/06 

ASUNTO: Servicio de archivo documental. 

Se comunica que en la publicación del día 22 y 
23 de agosto del corriente, se consignó valor del 
pliego $ 150,00; debiendo decir: Valor del pliego 
$ 200,00. 

Lugar de consulta y adquisición de pliegos: Hipó- 
lito Yrigoyen 370 o www.afip.gov.ar Teléfonos/Fax: 
4347-2845/2927/2924 Fax: 4347-2843 

Domicilio de Compras: Hipólito Yrigoyen 370. 

Días y horarios: Lunes a viernes de 1 a 1 5:30 hs. 
e. 27/08/2007 N° 555.304 v. 28/08/2007 



INMUEBLES 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 130/2007 

Expediente N° 256168/05 

ASUNTO: Locación de un inmueble para Ar- 
chivo de Documentación Aduanera de esta 
A.F.I.P. 

Lugar de apertura: Hipólito Yrigoyen 370 - 5° - 
5830. 

Fecha: 24-09-2007 

Hora de apertura: 11 :30 hs. 

Valor del pliego: $300,00. 

Lugar de consulta y adquisición de pliegos: Hipó- 
lito Yrigoyen 370 o www.afip.gov.ar teléfonos/Fax: 
4347-2845/2927/2924 Fax: 4347-2843. 

Domicilio de compras: Hipólito Yrigoyen 370. 

Días y horarios: Lunes a viernes de 10 a 
15:30 hs. 

Fecha límite para efectuar consultas escritas: 1 3- 
09-07. 

Fecha máxima de retiro de pliego: 24-09-07. 

e. 28/08/2007 N ° 555.303 v. 29/08/2007 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 90/2007 

Expediente N° 255701/06 

ASUNTO: Locación de edificio para Áreas Cen- 
tralizadas de la DGA. 

Lugar de apertura: Hipólito Yrigoyen 370 - 5° - 
5830. 

Fecha: 26-09-2007 

Hora de apertura: 1 1 :30 hs. 

Valor del pliego: $400,00. 

Lugar de consulta y adquisición de pliegos: Hipó- 
lito Yrigoyen 370 o www.afip.gov.ar teléfonos/Fax: 
4347-2845/2927/2924 Fax: 4347-2843. 

Domicilio de compras: Hipólito Yrigoyen 370. 

Días y horarios: Lunes a viernes de 10 a 
15:30 hs. 

Fecha límite para efectuar consultas escritas: 1 7- 
09-07. 

Fecha máxima de retiro de pliegos: 26-09-07. 

e. 28/08/2007 N° 555.306 v. 29/08/2007 



Preadjudicaciones 



NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
Y PREADJUDICACION 
LICITACIÓN PUBLICA 
Expediente N° 0000005645 

Objeto: Indumentaria para personal de NASA. 

Horario y lugar de consulta del expediente: 9.00 
a 1 3.00 y 1 4.00 a 1 7.00 hs., Arribeños 361 9, 5 ° Piso, 
Capital (Div. Preadjudicaciones). 

Preadjudicatarios: 

A) MARCELA PANDOL de LUIS ALBERTO VEN- 
DITTI - Mitre 3320 - Rosario - Pcia. de Santa Fe. 

Lotes preadjudicados: N° 1 y 2. 
Precio total con IVA: $ 40.476,92. 

B) HÉCTOR CAMPITELLI - Pueyrredón 1 783, 6 
B- Buenos Aires. 

Lote preadjudicado: N°4 
Precio total con IVA: $ 34.240,00. 

C) DINARDO CONFECCIONES de JOSÉ DI- 
NARDO - Av. Forest 350 - Buenos Aires. 

Lotes preadjudicados: N°6 y 7. 
Precio total con IVA: $ 199.676,62. 

e. 28/08/2007 N° 554.976 v. 28/08/2007 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICAN 9 16.840 

Lugar de consultas: Florida 302, Piso 7mo. 

Horario: 10 a 15 hs. 

Preadjudicatario: SERVICIOS EMPRESARIALES 
ARGENTINOS SRL, Perú 766 - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Detalle: "Contratación del Servicio de Mensaje- 
ría para la Gerencia de Área Gestión de Obras, Ser- 
vicios y Compras, Gerencia de Área Contabilidad y 
Control de Gestión, Gerencia de Productos, Servi- 
cios y Clientes, Gerencia de Pignoraticio y Ventas y 
Gerencia de Sucursales, por un período de 1 2 me- 
ses con opción por parte del Banco a renovarlo por 
un período similar. 

Por cada pieza a entregar 

Zona 1 

Importe total: $7,50 + IVA. 

Zona 2 

Importe total: $ 12,00 + IVA. 

Zona 3 

Importe total: $15,00 + IVA. 

Por cada viaje posterior dentro de cada zona 

Zona 1 

Importe total: $ 4,00 + IVA. 

Zona 2 

Importe total: $6,00 + IVA. 

Zona 3 

Importe total: $8,00 + IVA. 

Por cada pieza a entregar, en el Gran Buenos 
Aires y hasta un radio de: 

10 km. 

Importe total: $ 23,00 + IVA. 

15 km. 

Importe total: $26 + IVA. 

20 km. 

Importe total: $30,00 + IVA. 

Más de 20 km. 

Importe total: $ 40,00 + IVA. 

Incrementos Días de Lluvia 

Importe total: 50% del total. 

Incrementos Servicio Vz hora de demora 

Importe total: $4,00 + IVA. 

e. 28/08/2007 N ° 555.21 8 v. 28/08/2007 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICAN 2 17.138 

Lugar de consultas: Florida 302, Piso 7mo., Ciu- 
dad Autónoma de Buenos Aires. 

Horario: 10 a 15 hs. 

Preadjudicatario: DINARDO JOSÉ GUILLERMO, 
Av. Forest 350 - Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res. 

Cantidad: 112 

Descripción: Renglón N° 1 : Traje color azul con 
chaleco. 

Importe unitario: $ 206,00. 

Importe total: $ 23.072,00. 

Cantidad: 244 

Descripción: Renglón N ° 3: Camisa blanca man- 
ga larga. 

Importe unitario: $ 31 ,60. 

Importe total: $7.710,40. 

Total: $ 30.782,40 más IVA. 

Importe total: Son pesos treinta mil setecientos 
ochenta y dos con 40/100 más IVA. 

Preadjudicatario: CONFECCIONES JOSÉ CON- 
TARTESE Y CÍA S.R.L., Solís 215, 4 o H - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Cantidad: 180 



Descripción: Renglón N° 5: Corbata de Acetato. 

Importe unitario: $ 14,00. 

Importe total: $ 2.520,00. 

Total: $2.520,00. 

Importe total: Son pesos dos mil quinientos vein- 
te más IVA. 

Preadjudicatario: FERRINI S.A., Av. Rivadavia 
5222 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Cantidad: 4 

Descripción: Renglón N ° 6: Pantalón de sarga pe- 
sada. 

Importe unitario: $ 49,00. 

Importe total: $ 196,00. 

Total: $ 196,00 más IVA. 

Importe total: Son pesos ciento noventa y seis 
más IVA. 

Preadjudicatario: LA BLUSERI S.A., Bulnes 76 - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Cantidad: 171 

Descripción: Renglón N°2: Pantalón de vestir. 
(Según mejora de precios). 

Importe unitario: $ 34,30. 

Importe total: $5.865,30. 

Cantidad: 244 

Descripción: Renglón N ° 4: Camisa blanca man- 
ga corta. 

Importe unitario: $ 25,90. 

Importe total: $ 6.319,60. 

Cantidad: 6 

Descripción: Renglón N ° 7: Camisa manga larga 
sarga pesada. 

Importe unitario: $ 39,90. 

Importe total: $239,40. 

Total: $12.424,30 más IVA. 

Importe total: Son pesos doce mil cuatrocientos 
veinticuatro con 30/100 más IVA. 

Los importes consignados no incluyen I. VA. 

e. 28/08/2007 N° 555.220 v. 28/08/2007 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N°CDB-737 

Consulta del expediente: Departamento Compras 
de Bienes - Bmé. Mitre 326, 3er. Piso - Local 310- 
Capital Federal, de 1 a 1 5 hs. 

Preadjudicatario: INTEROP S.A., Lima 1 1 5 pisos 
1 y 2 - (1 073) Capital Federal. 

Renglón preadjudicado: Renglón 1 usd 
360.567,90. 

Los precios consignados incluyen el 21 % del I. VA. 
e. 28/08/2007 N° 555.222 v. 28/08/2007 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
RECURSOS MATERIALES 
LICITACIÓN PUBLICA N ° CDS-258/2007 



Renglón Preadjudicado: Por la contratación de un 
servicio de apoyo externo para implementación, so- 
porte y mantenimiento de infraestructura informáti- 
ca del Banco, conformado por 12 recursos con Pe- 
fil Junio (7 para escritorio de trabajo y 5 para servi- 
dores) por el período de 24 meses a partir del 01/ 
09/2007. 

Firma preadjudicada: CENTRO DE FORMACIÓN 
EN INFORMÁTICA S.A. 
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Importe preadjudicado: $ 1 .387.966,80. 

Consulta de expediente: Departamento de Con- 
tratación de Servicios, Bmé. Mitre 326, 3 o Piso, Lo- 
cal 310, Capital Federal, de 10 a 15 hs. 

e. 28/08/2007 N° 555.223 v. 28/08/2007 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GRAL. DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICAN 12 
Expediente N° 73040 

Objeto: Reparación núcleos de circulación verti- 
cal (escalera) e impermeabilización terrazas - Fa- 
cultad de Arquitectura y Facultad de Ciencias Polí- 
ticas. (Obra Pública Ley 13.064). 

Horario y lugar de consulta del expediente: Di- 
rección General de Contrataciones, Maipú 1 065, Of . 
246, 2do. Piso-T.E. 0341-4201241, Rosario, en el 
horario de 8 a 12 hs. 

Preadjudicatario: CABRERA, PABLO LUCANO 
- Carriego 635 - 2000 Rosario. 

Renglón preadjudicado: Nro. 0341 . 

Precio unitario: $ 79.850,93. 

Precio total: $79.850,93. 

e. 28/08/2007 N ° 555.232 v. 28/08/2007 



Adjudicaciones 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 
LICITACIÓN PRIVADA N° 01/2007 
Expediente N°804-801/06 

Objeto: Adquisición de equipos informáticos. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Resolución N°501/2007CONEAU. 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2007. 

La Comisión Nacional de Evaluación y Acredita- 
ción Universitaria resuelve: 

Artículo 1 °- No hacer lugar a la impugnación pre- 
sentada por la firma SERVICIOS GLOBALES DE 
INFORMATICAS.A., entendiendo que la oferta pre- 
sentada no se ajusta a lo requerido en el pliego de 
bases y condiciones, cuyas especificaciones técni- 
cas establecen que el tipo de computadora deberá 
ajustarse al Código ETAP (V13.1 - Verano 2007) 
PC 004, de acuerdo a lo corroborado en los infor- 
mes técnicos emitidos al respecto. 

Artículo 2°.- Adjudicar a la firma INFORMÁTICA 
CARAVA S.A. los renglones número 1 , 2, 3 y 4 co- 
rrespondientes a la Licitación Privada número 01/ 
07 por un total de pesos noventa y nueve mil seis- 
cientos cuarenta y cuatro ($ 99.644.-), según se 
detalla a continuación: Renglón número 1 corres- 
pondiente a 12 (doce) Computadoras Portátiles 
Estándar Económicas, código ETAP PC - 008 Ver- 
sión ETAP 13.1, verano 2007, por un valor unitario 
de pesos tres mil seiscientos ochenta y cuatro 
($ 3.684.-), haciendo un valor total de pesos cua- 
renta y cuatro mil doscientos ocho ($ 44.208.-); ren- 
glón número 2 correspondiente a 1 (una) Compu- 
tadora Portátil Avanzada, código ETAP PC-007, 
Versión ETAP 13.1, verano 2007 por un valor uni- 
tario de pesos cuatro mil cuatrocientos ochenta 
($ 4.480.-) haciendo un total de pesos cuatro mil 
cuatrocientos ochenta ($ 4.480.-); renglón núme- 
ro 3 correspondiente a 12 (doce) Computadoras 
de Escritorio Avanzadas para Desarrollo de Apli- 
caciones, código ETAP 13.1 verano 2007 por un 
valor unitario de pesos cuatro mil ciento setenta y 
tres ($ 4.1 73.-) haciendo un total de pesos cincuen- 
ta mil setenta y seis ($ 50.076.-); renglón número 
4 correspondiente a 1 (uno) Access Point, código 
ETAP LAN - 01 8 Versión ETAP 13.1 , verano 2007 
por un valor unitario de pesos ochocientos ochen- 
ta ($ 880.-). 

Artículo 3 o - El gasto generado por la aplicación 
de la presente se imputará en la partida correspon- 
diente al presupuesto otorgado por la Ley N ° 26.1 98 
y distribuido por Disposición Administrativa N ° 001 / 
07 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Artículo 4°.- Regístrese, comuniqúese, archíve- 
se y dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi- 
cial para su publicación. 

e. 27/08/2007 N° 66.037 v. 28/08/2007 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO II 
Expediente N 2 252852/2007 

Objeto: Emergencia de Salud. Servicio de Área 
Protegida. 

Adjudicatario: ECCO S.A. (CUIT 30-60276403- 
2). 

Total adjudicado: 18 meses $ 22.500,00. 

e. 28/08/2007 N ° 554.81 9 v. 28/08/2007 



EJERCITO ARGENTINO 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 
LICITACIÓN PRIVADA N° 00008/2007 

Objeto: Transporte de Cargas Peligrosas. 

Horario y lugar de consulta del expediente: De 8 
a 13 hs. -Av. Sta. Fe 4815, 1er. Piso, Cap. Fed. 

Adjudicatario: TRANS FUTURO S.A., Vélez Sár- 
sfield S/N - Pilar. 

Renglones: 0002, 0003, 0004. 

Precio total: 95.856,70. 

Adjudicatario: TRANSPORTE BUENARD S.R.L., 
Consejal Horacio Julián 1348, Morón. 

Renglón: 0001. 

Precio total: 99.369,60. 

e. 28/08/2007 N ° 555.1 1 4 v. 28/08/2007 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 7/2007 (SDG SIT) 

Expediente N° 256.138/06 

Objeto: Servicio de soporte técnico y manteni- 
miento de Servidores IBM. 

Renglón N°1 

Adjudicatario: I.B.M. ARGENTINA S.A. 

Importe: $164.822,33. 

Se encuentra a disposición para consulta de los 
señores oferentes el: 

Acto de Adjudicación N° 56/07 (SDG SIT). 

Disposición N° 127/07 (SDG SIT) 

Lugar de consulta: División Administración de Re- 
cursos (DV ADRE) -Hipólito Yrigoyen 370, 6 "Piso, 
Oficina 6023, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el horario de 1 0.00 a 1 5.30 hs. 

e. 28/08/2007 N ° 555.21 4 v. 28/08/2007 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y 
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO 
ADMINISTRATIVA 
LICITACIÓN PUBLICA N 2 03/2007 
Expediente N° D-787/2005 y su agregado 
7046/2006 

Objeto: Adquisición de dos (2) vehículos tipo mi- 
nibús solicitados por el Departamento de Servicios 
Generales y la Coordinación del Centro Recreativo 
Nacional Ezeiza de la Secretaría de Deporte, y un 
(1 ) vehículo utilitario integral full solicitado por la Di- 
rección de Operaciones, Servicios y Mesa de En- 
tradas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: CENTRO AUTOMOTORES S.A. 

Total adjudicado: $ 50.678.- 

Oferente: IVECAM S.A. 

Total adjudicado: $ 292.936.- 

e. 28/08/2007 N ° 555.293 v. 28/08/2007 



COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 03/2007 
Expediente N° 0577/COMFER/07 

Objeto: Adquisición de vehículos utilitarios para 
el COMFER. 
Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Datos del Acto Administrativo de Adjudicación: 
Tipo: Resolución N° 1000 
Ejercicio: 2007 



Fecha: 08/08/2007 

Autoridad Competente: Julio D. Bárbaro - Inter- 
ventor. 

Dependencia: SAF 102 - Unidad Operativa de 
Compras 12. 

Adjudicatario: 

CUIT 30-5341 6085-9 

Razón Social: LEÓN BANCHIK S.A. 

Monto adjudicatario: $ 1 1 5.390. 

Observaciones: Renglón Uno. 

e. 28/08/2007 N ° 555.31 v. 28/08/2007 



EJERCITO ARGENTINO 
LICEO MILITAR 
"GRLARAOZ DE LAMADRID" 
LICITACIÓN PUBLICA N° 00001/2007 
Expediente N ° G206-1 420/5 

Objeto: Servicio de racionamiento elaborado. 

Horario y lugar de consulta del expediente: Días 
hábiles de 08.00 a 13.00 hs. 

Adjudicatario: ALIAR S.A., San Martín 890 - 6to. 
"A" - SM de Tucumán. 

Renglón: 0001. 

Precio total: 360.000,00. 

e. 28/08/2007 N° 555.361 v. 28/08/2007 



Dictámenes de 
Evaluación 



MINISTERIO DE SALUD 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
SAF 310 

CONT. DIRECTA N 2 25/2007 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 79/07 

Adq. baterías para automotores y rodadoras. 
Orden de mérito 1 Única oferta se ajusta a lo so- 
licitado. 
Adjudicación a criterio de la Superioridad. 
Oferente: METALFERS.A.C.I.F.I. y A. 
Renglón: 1 
Cantidad: 15 
Precio unitario: $ 343,64. 
Precio total: $5.154,60. 
Renglón: 2 
Cantidad: 40 
Precio unitario: $ 394,46. 
Precio total: $15.778,40. 
Renglón: 3 
Cantidad: 100 
Precio unitario: $ 277,09. 
Precio total: $27.709.- 
Renglón: 4 
Cantidad: 20 
Precio unitario: $ 200,86. 
Precio total: $4.01 7,20. 

e. 28/08/2007 N° 555.229 v. 28/08/2007 



MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA 
PARA PAGO DE RETIROS Y 
PENSIONES MILITARES 
LICITACIÓN PUBLICA N 2 1004/2007 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 1054/07 
Expediente N ° 1 054/07 

Objeto: Adquisición de Switches. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N° 1 : Adquisición de 24 bocas Bakcbo- 
ne fibra ER55520-48T-PWR. 

Orden de mérito N° 1 : INTERCONNECT S.A. 

Fundamento: Oferta única. 

Observaciones: Según Informe Técnico de fs . 
240/241 . 

Importe total: $78.057. 

Renglón N ° 2: Adquisición de 24 bocas para ofi- 
cina. 

Orden de Mérito: Sin efecto. 

Fundamento: No se ajusta según Informe Técni- 
co fs . 240-241 . 



Renglón N° 3: Adquisición de 48 bocas distribu- 
ción horizontal ER54548GT-PWR. 

Orden de mérito N° 1 : INTERCONNECT S.A. 

Fundamento: Oferta única. 

Observaciones: Según Informe Técnico de fs . 
240/241 . 

Importe total: $222.81 6. 

Se encuentra a disposición de los señores ofe- 
rentes el Dictamen de Evaluación por el término 
de 5 días hábiles en Cerrito 572 - 4 o Piso "409" 
- Capital Federal. En el horario de 8.00 a 
13.00 hs. 

e. 28/08/2007 N° 555.283 v. 28/08/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 27/2007 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 28/2007 

Expediente N° S01 :009401 4/2007 

Objeto: Desratización para el Ministerio de Eco- 
nomía y Producción. 

Consulta del expediente: Dirección General de 
Administración, Dirección Compras y Contratacio- 
nes - Hipólito Yrigoyen 250 - Piso 7 o - Oficina 71 
- Capital Federal - Horario de atención de 1 a 1 6 
horas. 

GK.COM S.A. 

Renglón Único: $ 15.400.- 

Total adjudicado a la firma: Pesos quince mil cua- 
trocientos ($ 15.400.-). 

e. 28/08/2007 N° 555.300 v. 28/08/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 7/2007 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 27/2007 

Expediente N° S01 :0092097/2006 

Objeto: Desratización para el Ministerio de Eco- 
nomía y Producción. 

Consulta del expediente: Dirección General de 
Administración, Dirección Compras y Contratacio- 
nes - Hipólito Yrigoyen 250- Piso 7 o - Oficina 710 
- Capital Federal - Horario de atención de 1 a 1 6 
horas. 

PRECIMAX MOTORS SCA. 

Renglón Único: $ 64.795.- 

Total adjudicado a la firma: Pesos doscientos cin- 
cuenta y nueve mil ciento ochenta ($ 259.180.-). 
e. 28/08/2007 N° 555.301 v. 28/08/2007 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 
COMISIÓN EVALUADORA 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2006 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 2/2007 
Expediente N° S01 :0097827/2006 

Objeto: Por la reparación de la claraboya ma- 
yor perteneciente al Departamento Distrito Para- 
ná Medio de la Dirección Nacional de Vías Nave- 
gables. 

Destino: Distrito Paraná Medio - Dirección Na- 
cional de Vías Navegables. 

Consulta del expediente: Dirección General 
de Administración, Dirección Compras y Con- 
trataciones- H. Yrigoyen 250, Piso 7 o - Oficina 
710 - Capital Federal. Horario: De 10 a 16 ho- 
ras. 

Renglón Único: Fracasado. 

Se desestima la propuesta de VIDRIERÍA TIRO 
FEDERAL de HÉCTOR LORENZO MARTÍNEZ de- 
bido a que la empresa no contó con el respectivo 
certificado de visita a las instalaciones a la fecha de 
apertura de su propuesta, de acuerdo a NOTA- 
S01 :0037977/2007 de la Dirección de Presupuesto 
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y 
Control de Gestión de este Ministerio obrante a fo- 
jas 149. 

A los efectos del seguimiento de novedades que 
puedan producirse respecto de la presente licita- 
ción e independientemente de la notificación que le 
cursemos, se recomienda visitar la página de Inter- 
net: www.argentinacompra.gov.a en el link de "Ofi- 
cina Nacional de Contrataciones". 
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